Warszawa, 30 maja 1951 


DZIENNIR URZĘDOWY 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Nr 4 


Poz. 35—43 


TREŚĆ: 


Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli: 


Poz. 35. — Nr 35 z 24.1V.51 w sprawie powołania w zarzą- 
dzie centralnym Ministerstwa Budownictwa 
Miast i Osiedli „Komisji Usprawnienia Admi- 
nistracji Publicznej”. 


Poz. 36 — Nr 36 z 24.IV.51 r. w sprawie obniżenia cen 
kosztorysowych. 

Poz. 37 — Nr 38 z 27.IV.51 r. w sprawie upłynnienia re- 
mamnentów metali nieżelaznych. 

Poz. 38 — Nr 39 z 25.IV.51 r. w sprawie powołania bran- 


żowych Komisji Norm Pracy przy Centralnych 
Zarządach Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli. 


NN OAZĄ IJ OĄA: 


35. 
ZARZĄDZENIE Nr 35 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 24 kwietnia 1951 r. 


W sprawie powołania w zarządzie centralnym Ministerstwa 
udownictwa Miast i Osiedli — „Komisji Usprawnienia Ad- 
ministracji Publicznej“. 


L. dz. GM/8/1279/51 


A 


. W związku z $ 1 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów 


z dnia 2 grudnia 1950 r. o komisjach usprawnienia ad- | 


ministracji publicznej (Monitor Polski Nr A-180, poz. 
1625) powołuję w Zarządzie Centralnym Ministerstwa 


Budownictwa Miast i Osiedli „Komisję Usprawnienia | 


Administracji Publicznej”. 


2. W skład Komisji wchodzą: 
przewodniczący i sekretarz — wyznaczeni przeze mnie, 
zastępca przewodniczącego oraz trzech członków i trzech 
zastępców członków -— wyznaczeni przez Radę Miejsco- 
wą Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa Ce- 
ramiki i Pokrewnych Zawodów przy Ministerstwie Bu- 
downictwa Miast i Osiedli. 


3. Zadania i tryb postępowania Komisji określa powołane 
wyżej zarządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz wyda- 
wane na jego podstawie wytyczne Centralnej Komisji 
Usprawnienia Administracji Publicznej, 


4. Techniczną stronę prac Komisji powierzam Wydziałowi 
Organizacyjnemu w Gabinecie Ministra, 


5. Za udział w posiedzeniach Komisji, odbytych poza go- 
dzinami służbowymi, przewodniczący, zastępca przewod- 
niczącego, członkowie i sekretarz otrzymują wynagro- 
dzenie w wysokości diety dziennej, przewidzianej przy 
podróżach służbowych pracowników państwowych zgod- 
nie z uchwałą Rady Ministrów Nr 36 z dnia 24 stycznia 
1951 r. w sprawie trybu powoływania komisji resorto- 
wych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (Moni- 
tor Polski Nr A-9, poz. 134). 


6. Sprawozdanie kwartalne z wyniku prac Komisji powi- 
nien mi przedkładać Przewodniczący Komisji w czasie 
do dnia 10-go następnego miesiąca po zakończeniu kwar- 
tału kalendarzowego. 


1. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 24 kwie- 


tnia 1951 r. Równocześnie traci moc obowiązującą Zza- | 


rządzenia wewnętrzne Ministra Budownictwa z dnia 


5 listopada 1949 r. L. dz. GM/1/4610/49. 


Minister R. Piotrowski 


Poz. 39 — Nr 40 z dn. 80.IV.51 r. w sprawie dojazdów i dróg 
wewnętrznych na budowach. 

Okólniki: 

Poz. 40 — Nr 15 z 19.IV.51 w sprawie stosowania wzoru 
umowy ramowej o wykonaniu robót budowlanych 
i montażowych przez przedsiębiorstwa. 

Poz. 41 — Nr 16 z 21.IV.51 w sprawie wykonania uchwały 
Prezydium Rządu Nr 108 w sprawie zwiększenia 
pojemności magazynowej na składowanie zbóż w 
r. 1951/52 i następnych. 

Poz. 42 — Pismo okólne z dn. 27.IV.51 w sprawie wykazu 
przepisów prawnych z dziedziny budownictwa. 

Poz. 43 — Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w druku. 


36. 
ZARZĄDZENIE Nr 36 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 24 kwietnia 1951 r. 
w sprawie: obniżenia cen kosztorysowych. 
L. dz. D.VII/6/2872/51 


W związku z wykonaniem: 

— Uchwały Nr 109 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 
1951 r. w sprawie oszczędności w budownictwie (Moni- 
tor Polski Nr A-16 poz. 220). 

— Zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego Nr 82 z dnia 16 marca 1951 r. 
w sprawie realizacji Uchwały Prezydium Rządu Nr 109 
z dnia 21 lutego 1951 r. o oszczędności w budownictwie 
(Mon. Pol. Nr A-26, poz. 326) zarządza się, co mastę- 
puje: 

$ 1. Przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego inwesty- 

cyjnego obniżą ceny i koszty realizacji robót budowlanych 
1 montażowych, wykonywanych w ramach planu inwestycyj- 
nego 1951 r. 

a) co najmniej 9,1%/0 od poziomu cen kosztorysowych z mie- 
siąca marca 1950 r. (oszczędność zasadnicza), 

b) 2%o — obliczona zaliczkowo od wyżej podanego poziomu 
cen stosownie do zniżki cen materiałów inwestycyjnych, 
wprowadzonej uchwałą Prezydium Rządu z dnia 30 gru. 
dnia 1950 r. (oszczędność dodatkowa). 

§ 2. 1. Przez poziom cen kosztorysowych z marca 1950 r. 


, należy rozumieć ceny: takiego kosztorysu w którym: 


a) robociznę — obliczono wg. cen obowiązujących w mar- 
cu 1950 r. lub wg. cennika W.D.O. z roku 1949 z do- 
datkiem 50/0, 

materiały — obliczono na podstawie cen obowiązujących 
w marcu 1950 r., 

c) koszty ogólne (generalia) — obliczono na podstawie sta- 
wek 1949 r. obowiązujących dla kosztorysów sporządzo.- 
nych w mercu 1950 r. 

2. Określone w ust. 1 pkt. c niniejszego paragrafu koszty 

ogólne wynosiły: 

a) w robotach budowlanych: dla robocizny 820%, dla ma- 
teriałów 290/0, 

b) w robotach instalacji wod.-kan., gazu, c.o. i elektrycz- 
nych oraz kominów fabrycznych 1 obmurza kotłów: dla 
robocizny 87%/6, dla materiałów 290/0. 

c) w robotach montażowych elektrycznych przemysłowych 
dla robocizny 1040, dla materiałów 32%. 


$ 8. Biura Projektowe podległe Ministrowi Budownictwa 


b) 


Miast i Osiedli obowiązane są na zlecenie inwestora zamie- 
ścić w terminie 5-dniowym na przedłożonych przez inwestora 
kosztorysach, opracowanych przez te biura, klauzulę, zawie- 
rającą następujące dane: 


Nr 4/36 


a) datę sporządzenia kosztorysu i poziomu cen w nim za- 
stosowanych w oparciu o ceny robocizny, materiału i sta- 
wek kosztów ogólnych w sposób określony w $ 2 załą- 
czonej instrukcji (zał. nr 1), 
współczynnik „K* ustalony na podstawie załączonej ta- 
beli (zał. nr 2), który należy zastosować celem przeli- 
czenia sumy kosztorysowej na poziom cen z mawa 
1950 r. 

$ 4. Do wystawiania klauzul na kosztorysach sporządzonych 
poza biurami projektowymi zgodnie z zarządzeniem nr 189 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo- 
darczego z dnia 27.V1I.1950 r. w sprawie trybu zlecania wy- 
konania dokumentacji technicznej dla potrzeb Planu Inwe- 
stycyjnego — zobowiązuje się Biura Projektowe wyznaczone 
przez Centralny Zarząd Biur Projektowych. Klauzule na po- 
wyższych kosztorysach winny być wystawione w terminie 
7-dniowym. 

$ 5. Strony zawierające umowę o wykonanie robót budo- 
wlano-montażowych winny załączyć do każdego kosztorysu 
umownego oświadczenie inwestora i wykonawcy dla Banku 
Inwestycyjnego zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik 
nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

$ 6. Rachunki za wykonane roboty (faktury) wystawiane 
przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w ramach planu 
inwestycyjnego 1951 r. powinny być zestawione wg. posiada- 
nego kosztorysu z zastosowaniem klauzuli umieszczonej na 
nim przez Biuro Projektowe zgodnie z $ 3 i 4 niniejszego za- 
rządzenia, 

$ 7. Potrącenia wynikające z klauzuli zmiany cen koszto- 
rysowych dokonane będą z rachunków przejściowych i osta- 
tecznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do 
niniejszego zarządzenia. 

Potrącenia dotychczas dokonane — a niezgodne z powyż- 


b) 


szymi zasadami należy wyrównać z najbliższego rachunku, 


przejściowego. 
$8. Zarządzenie niniejsze obowiązuje w rozrachunkach za 
roboty objęte P. I. 1951 wykonane po dniu 1.1.1951 r. 


Minister R. Piotrowski 


Zał. Nr 1 do Zarz. Min. Bud. M. 
i Osiedli Nr 36 z dnia 24.IV.51. 


INSTRUKCJA 
w sprawie obliczenia współczynnika („K*) poziomu cen. 


$ 1. W instrukcji niniejszej i w załączonej tabeli przez 
współczynnik poziomu cen („K“) należy rozumieć stosunek 
cen kosztorysowych do cen z marca 1950 r. 

$ 2. W niniejszej instrukcji rozróżnia się następujące po- 
ziomy cen podane w załączonej tabeli: (zał. Nr 2.): 

1. kol. 3 — poziom cen z marca 1950 r. — zgodny z tre- 
ścią $ Ż niniejszego zarządzenia. Dla kosztorysów zesta- 
wionych według w/w poziomu cen należy przyjmować 
współczynnik poziomu cen K — 1. 

2. kol. 4 — poziom cen z 1949 r. — Dla kosztorysów ze- 
stawionych na podstawie cen materiałów, robocizny i sta- 
wek kosztów ogólnych obowiązujących w 1949 r. (jak 
w cenniku z 1949 r. opracowanym przez W.D.O.). 

3. kol. 5 — pierwszy poziom cen z I półr. 1950 r. tj. kosz- 
torysów zestawionych na podstawie Katalogu Norm 
z 1949 r. lub cennika W.D.O. z dodatkiem 5%/ do robo- 
cizny, zgodnie z Uchwałą Prezydium Rządu z dnia 
31 grudnia 1949 r. 

4. kol. @ — drugi poziom cen z I półr. 1950 r. Dla koszto- 
rysów zestawionych na podstawie Katalogu Norm 
z 1949 r. lub cennika W.D.O. — z zastosowaniem okól- 
nika Nr 24 Ministerstwa Budownictwa z dnia 5.V.1950 r. 

5. kol. 7 — poziom cen z II półr. 1950 r. Dla kosztorysów 
zestawionych na podstawie Katalogu Norm z 1950 r. 


r 


lub Cennika Robót Budowlanych i Instalacyjnych na rok 


1950 Wydawnictwo Min. Bud. Nr 42. 

6. Inne poziomy cen — tj. kosztorysy nie dające się podpo- 
rządkować pod żaden z poziomów cen podanych w pkt. 
1 — 5. 


Inwestor 

Zleceniodawca F ź Şi 
kredy PIO A ay e e A ra r E 
Cz. +>aDZ> „4 ROZdzaZ Wo Md S$. 


OŚWIADCZENIE 


dla Banku Inwestycyjnego w . 


Dotyczy: Budowa š 6 e Ą 0 o Š 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


| 7. Poziom cen z 1951 r. Dla kosztorysów zestawionych we- 
dług w/w poziomu cen, współczynnik poziomu cen K — 
| 0,909. 

$ 3. Sposób użycia tabeli jest następujący: 

a) na podstawie analizy cen załączonej do kosztorysu, na- 
leży stwierdzić na jakich podstawach kalkulacyjnych 
opiera się dany kosztorys i jakiemu poziomowi cen kosz- 
torys ten odpowiada. £ 
dla danego rodzaju robót objętych kosztorysami i wy; 
mienionymi w kol. 2 (rodzaj robót) współczynnik „K 
uwidoczniony jest w kol. odpowiedniej dla danego pozlo- 
mu cen. : 

$ 4. Sposób obliczania współczynnika „K“ dla kosztorysów 
nie dających się podporządkować pod poziom cen, lub rodzaj 
robót objęty tabelą jest następujący: a M) 
a) należy obliczyć metodą reprezentacyjną (obejmującą 
główne pozycje robót o wartości ponad 50%0 wartości 
kosztorysowej materiałów lub robocizny): 


b) 


m — wartość materiałów (wraz z generaliami) wyra- 
żoną w cenach z marca 1950 r. Sta - 
r — wartość robocizny (wraz z generaliami) wyrażo- 
ną w cenach z marca 1950 r. 
Km + Kr 
b) współczynnik „K” należy obliczać ze wzoru: K = cuz 
m + r 
przy czym Km -- wartość kosztorysowa materiałów 
(wraz z generaliami) f 
Kr — wartość kosztorysowa robocizny (wraz z gene- 
raliami). | 
$ 5. Podstawą obliczenia cen kosztorysowych (układ Zbio- 
rowy stawki generalii) oraz współczynnik „K“ — należy wpi- 


sać do kosztorysu jako klauzulę zaopatrzoną w pieczątkę i pod- 
pis Biura Projektów. 


Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 36 
Mim. Bud. Miast i Osiedli z dnia 
24.1V.51. 


Tabela 
współczynników „K“ poziomu cen. 


Współczynnik „K** poziomu cen 


I półr. | I półr. 
1950 r. | 1950 r. 
bez Z u- 4 
| Rodzaj robót z uwzglę | wzglę- II pół 
marca|  |'gąie. | dnie. |zocze 
1950 | 1949 | nia | niem |150" 
Okóln. | Okóln. | 
Nr 24 | Nr 24 | 
I 2 3 4 || 5 6” sA z 
bom zac A T = — we 
| 
1. Roboty terenowe i 
ziemne . 


(Przygotowanie tere- 
nu do budowy. Wyko- 
py, rozbiórki i odgru- 
zowanie wraz z Wy- 
wozem gruzu i ziemi, 


wiercenia badawcze 
pod budynkami) . . 1 0,94 0,97 | 0,97 | 0,97 
2. Roboty stanu suro- | 
wego z urządzeniem 
wz» Do w. „| a | 0,909] 0,909] 0,95 | 0,94 
3. Robot kończenio- A 
WOA E 1 | 0,909] 00) 0,96 | 0,96 
| 4. Roboty instalacyjne | 
| (wod.-kan., c.o., gaz)| 1l 0,909] 0,909, 0.98 | 0,95 
, 5. Roboty elektryczne i 
Í dźwigowe "oe l 0,99 1,00 | 0,95 | 0,95 


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36 Min. 
Bud. Miast i Osiedli z dnia 24.IV.1951 r. 


. . . . . . . . 


„Str. 2 1 


| 
j 


| 


Str, 3 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI Nr 4/26 


Adres 
Obiekt 
Ip 
W uzupełnieniu umowy zawartej dnia Aj 
2 wykonawcą 


powiadamia się, że kosztorys z dnia . : . z 

sume zł . z . dotyczy robó- 

został sporządzony we. poziomu cen G . CK, A) z = r GOL W 5 = 

(określić poziom cen wg. instrukcji załączonej ch Zarządzenia Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli Nr 36 z dnia 
24.IV. 1951 r.). 


Wartość wykonanych robót wynosi: 


— Wg. cen kosztorysu umownego zł 

Wskaźnik (dzielnik) K = zł 

— Wg. cen z marca 1950 r. zł 
Wykonawca zobowiązał się do obniżenia cen kosztorysowych 
Z tytułu oszczędności (zasadniczych) o . . . . . MV 

co wynosi zł 

gpniżona suma kosztorysu wymosi (różnica) zł 
Obniżka kosztów budowy wynikająca z obniżki cen materia- 

łów od 1 stycznia 1951 r. (oszczędność dodatkowa) . . .%% zł 


Suma kosztu robót wg. poziomu cen 1951 r. wynosi (różę) wZiSa kac ST aint WRA APE 102 


(podpis przedsiębiorstwa) 2 i : (podpis inwestora) 


Wzór rachunku przejściowego Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 36 Min. Bud. 
Miast i Osiedli z dnia 24.IV, 1951 r. 
(Przedsiębiorstwo) 
dnia . è . 1951r. 


Kredyt PI/19 NACZ wiec Are aa EE Budowa Nr. . . . . (zlecen, . .) przedsięb. 
Adres A A A ć A 6 6 è 
Inwestor 
Zleceniodawca 
Eytuł wwestyc. Nr ooh nd oe ga Przeznaczenie 

Kubatura 

Kosztorys na roboty 

_ na zł ` 


RACHUNEK PRZEJŚCIOWY Nr . 


un 


Cz. Ha ARE | 074, -.  . Rozdz, 


Dla (Zleceniodawcy) ; p à : Š > : > f : F > 5 ; A $ 
na podstawie umowy Nr . x z dnia < x š $ š r : $ . z b 
Wartość robót wykonanych od początku budowy do dnia 


Suma ogólna wg. kosztorysu umownego Suma niniejszego rachunku przejściowego 
zł . s . . zł o c z 2 : . 
Suma poprzedniego rachunku Nr 5 A 2 . zł 
wartość wykonanych robót — 
— Wg. cen kosztorysu umownego (różnica) zie A 
— Wskaźnik „K“ (dzielnik) WK) = 
— wg. cen z marca 1950 r. zła: : 
Potrącenia: 
Z tytułu oszczędności 0,9%/ A ZUR. 3 u A X © t : . s 
Różnica zł 
obniżka kosztów o 20/o z tyt. obniżki cen materiałów zł 
Wartość robót wg. cen 1951 r. zł 
potrącenia zaliczek materiałowych zł 
Do wypłaty zł 


(Słownie 
i (Podpis przedsięb.) 


Sprawdzono pod względem kredytowym i rachunkowym 


Zlecenio- Poprawki wprowadzone atramentem . . . . -> (podpis) 


dawca Zlecam wykonanie wypłaty przelewem Nr 


z dnia 


Nr 4'36—38 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Str. 4 


Wyliczenie wartości robót do rachunku przejściowego za ro- 
boty 5 5 ` A z 5 x 5 
w/g tabeli scalonych elementów budowy z dn. 


Ogólna wartość 
robót wykonanych 
do dnia 


Elementy budowy 


L. SE 


Wartość 
(tysięcy zł) 


Só Tysięcy zł 


Wyszczególnienie 


Razem 


Kierownik robót Potwierdzam wykonanie robót 


Inspektor Nadzoru 


Data . Data . 


37. 

ZARZĄDZENIE Nr 38 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 27 kwietnia 1951 r. 

w sprawie upłynnienia remanentów metali nieżelaznych. 
(L. dz. CZZ/23/9502/51) 


W związku z zarządzeniem Przewodniczącego P.K.P.G. 
Nr 46 z dnia 14.II.1951 r. znak P.I-2-04-12 oraz zarządzeniem 
Nr 13 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dn. 6.II1,51 r. 
Dz. Urz. Minist. Bud. Miast i Os. Nr 8 poz.21) w sprawie 
gospodarowania metalami nieżelaznymi zarządza się co na- 
stępuje: 

$ 1. Wobec zakazu dokonywania jakichkolwiek przerzu- 
tów metalami nieżelaznymi pomiędzy przedsiębiorstwami 
(zjednoczeniami i zakładami) oraz używania przydzielonych 
metali nieżelaznych na cele inne niż podano w zapotrzebowa- 
niu, ($$ 13 i 14 zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G. Nr 48 
z dnia 14.11.1951) poleca się w terminie do dnia 15.V.1951 r. 
zgłosić do upłynmienia wszystkie posiadane remanenty surow- 
ców i półfabrykatów metali nieżelaznych. 
i $2. Wykaz surowców i półfabrykatów metali nieżelaznych 
jest objęty branżą III w instrukcji P.K.P.G. Nr 29 z 1950 r. 

$ 3. Nie podlegają zgłoszeniu do upłynnienia do Centrali 
Handlowej Metali Nieżelaznych: 

a) blacha cynkowa, ołów oraz luty cynowe, odnośnie któ- 

rych wydane zostanie odrębne zarządzenie, 

b) te ilości metali nieżelaznych, które przedsiębiorstwa 
(zjednoczenia lub zakłady) zamówiły na potrzeby pla- 
nowe 1951 r., o ile będą zużyte zgodnie z przeznacze- 
niem wymienionym w odnośnym zamówieniu. 

$ 4. 1. Remanenty Metali Nieżelaznych należy zgłosić do 
Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych Katowice ul. War- 
szawska 31. 

2. Zgłoszenia należy dokonać na kartach ewidencyjnych 
dotychczasowego wzoru opatrzonych symbolem „UR-51". 

3. Karty ewidencyjne sporzadzone czytelnie i dokładnie na 
każdy materiał oddzielnie, wystawia się w czterech egzem- 
plarzach. Jeden egzemplarz przesyła się do Centrali Handlo- 
wej Metali Nieżelaznych, drugi do przedsiębiorstwa (zjedno- 
czenia lub zakładu), trzeci do Ministerstwa Budownictwa 
Miast i Osiedli CentralnegoZarządu Zaopatrzenia, wreszcie 
czwarty egzemplarz pozostaje na miejscu składowania zgło- 
szonego do upłynnienia remanentu. 

$ 5. Jeżeli przedsiębiorstwo (zjednoczenie lub zakład) zgło- 
si do upłynnienia do Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych 
inną ilość metalu nieżelaznego niż .podana została jako po- 
siadany stan w wykazie sporządzonym i przesłanym do Cen- 
tralnego Zarządu Zaopatrzenia w myśl zarządzenia Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli Nr 13 z dnia 6.III1.1951 r. — 
rozbieżność tę należy uzasadni ćna tym odpisie karty ewiden- 
cyjnej, który zostanie przesłany do Centralnego Zarządu Za- 
opatrzenia. 


$ 6. Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych decyduje czy 
remanent przyjmie do swego magazynu, czy też pozostawi go 
u posiadacza do czasu wskazania odbiorcy. 

$ 7. Zabrania się jakiegokolwiek dysponowania zgłoszo- 
nymi już do upłynnienia metalami nieżelaznymi bez pisem- 
nej zgody Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych. i 

$ 8. Posiadacz remanentu ma obowiązek dbać o należyte 
przechowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem, lub uszko- 
dzeniem zgłoszonych do upłynnienia remanentów metali nie- 
żelaznych. d 

§ 9. Zamówienia na metale nieżelazne na planowe potrze- 
by wykonawstwa 1951 r. należy składać zgodnie z przepisa- 
mi zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G. Nr 46 z dnia 


14.11.1951 r. znak PI-2-04-12. : 
Minister R. Piotrowski 


38. 
ZARZĄDZENIE Nr 39 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 25 kwietnia 1951 r. 


w sprawie: powołania Branżowych Komisji Norm Pracy przy 
Centralnych Zarządach Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli. 
(L. dz. XIII/2/2263/51) 


Na podstawie Uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Mi. 
nistrów z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie organizacji normo- 
wania pracy (Biuletyn P.K.P.G. 10/50 poz. 126) oraz Zarzą- 
dzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go- 
spodarczego z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie powoływania 
i zakresu działania organów normowania pracy (Biuletyn 
P.K.P.G. 11/50 poz. 140) oraz zgodnie z pismem okólnym Pre- 
zydium Rady Ministrów z dnia 29 marca 1951 r. zarządzam, 
co następuje: t 

$ 1. Powołuje się przy Centralnych Zarządach Minister- 
stwa Budownictwa Miast i Osiedli Branżowe Komisje Norm 
Pracy, zwane w dalszym ciągu Komisjami. 

$ 2. W skład Komisji wchodzą: 

a) Przewodniczący — powołany przez dyrektora Central- 
nego Zarządu. 

b) Zastępca przewodniczącego i jeden członek Komisji, de- 
legowani przez Zarząd Główny Związku Zawodowego 
Pracowników Budownictwa. 

c) Członkowie Komisji powoływani przez dyrektora Cen- 
tralnego Zarządu, po jednym z każdego Zjednoczenia 
(przedsiębiorstwa równorzędnego) podległego Centralne- 
mu Zarządowi, spośród fachowców z dziedziny normowa- 
nia pracy. 

$ 8. Do zakresu działania Komisji należy: 

1. Opiniowanie: 

a) instrukcji, dotyczących normowania pracy w budow- 
nietwie w resorcie budownictwa miast i osiedli, 

b) zakładowych norm pracy, przedłożonych przez Cen- 
tralne Zarządy i Zjednoczenia, oraz norm opracowa- 
nych przez podkomisje robocze wyłonione przez Ko- 
misję, 

c) zaszeregowanie robót i norm obsady maszyn i urzą- 
dzeń oraz obsługi stanowisk roboczych. 

Przedstawianie dyrektorowi Centralnego Zarzadu wnio- 

sków w sprawie nadania mocy obowiązującej instruk- 

cjom, dotyczącym normowania pracy oraz nowym nor- 
mom zakładowym, jak również w przedmiocie zmiany 
norm zakładowych dotychczas obowiązujących. 

Występowanie do Głównej Komisji Norm Pracy z wnio- 

skami o wprowadzenie nowych norm pracy i zmiany 

norm dotychczas obowiązujących. 

Analiza wykonania norm pracy w zakresie robót wyko- 

nywanych przez podległe przedsiębiorstwa. 

Rozstrzyganie, wnoszonych w trybie $ 5 pkt. 1 Uchwa- 
, ły Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 31 

marca 1949 r., odwołań od decyzji Zakładowych Komisji 

Norm Pracy w sporach wynikłych na tle stosowania 

| norm pracy. f 

f Kontrola działalności i instruowanie Zakładowych Ko- 

misji Norm Pracy, działających na podstawie Uchwały 

Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 31 

marca 1949 r. (Monitor Polski Nr A-61/50 poz. 714). 

Konsultacja zagadnień pokrewnych i dotyczących tego 

samego terenu z branżowymi komisjami norm innych 

Centralnych Zarządów. 


Str. 5 
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$ 4. Przewodniczącego, jego zastępcę i członków komisji 
powołuje się (deleguje) na okres jednego roku. Odwołanie 
ich przed terminem lub pozostawienie w składzie Komisji po 
upływie roku może nastąpić na podstawie decyzji dyrektora 

entralnego Zarządu względnie Związku Zawodowego, który 
delegował swoich przedstawicieli. 

$5. 1. Komisja wypowiada swoje stanowisko w sprawach 
należących do jej kompetencji w formie uchwał. 

,2. Do ważności uchwały niezbędna jest obecność przewod- 
Niczącego i zastępcy przewodniczącego oraz przynajmniej p0- 
owy członków Komisji. 

3. Uchwały zapadają jednomyślnie. 

4. W przypadku braku jednomyślności przewodniczący Ko- 
Misji przedstawia projekt uchwały, przyjęty przez większość 

omisji oraz odrębne zdanie mniejszości do decyzji dyrektora 
Centralnego Zarządu lub Głównej Komisji Norm Pracy. 

$ 6. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje zastępca 
dyrektora Centralnego Zarządu do spraw technicznych. 

$ 7. Komisja wybiera spośród członków stałego sekretarza, 
który wchodzi w skład komórki normowania pracy w Cen- 
tralnym Zarządzie. 

$ 8. Sprawa wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Ko- 
Misji zostanie uregulowana odrębnym zarządzeniem. 

$ 9. Komisja opracowuje regulaminy swej pracy i przed- 
stawia dyrektorowi Centralnego Zarządu do zatwierdzenia. 
piany regulaminów wymagają zgody dyrektora Centralnego 

rządu. 

$ 10. 1. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
25 kwietnia 1951 r. 

2. Jednocześnie traci moc obowiązującą zarządzenie Mini- 
stra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 11 lipca 1950 r. 
L. dz. VI/3/2195/50. 

Minister R. Piotrowski 


39. 


ZARZĄDZENIE Nr 40 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 30 kwietnia 1951 r. 
w sprawie dojazdów i dróg wewnętrznych na budowach. 
L. dz. VII/-/2162/51 


Celem podniesienia sprawności pracy, obniżenia kosztów 
transportu budowlanego, racjonalnego wykorzystania i użyt- 
owania urządzeń transportowych, a zwłaszcza taboru samo- 
chodowego i zabezpieczenia go przed niszczeniem i przedwcze- 
Snym zużyciem, nawiązujac do zarzadzeń Ministra Budownice- 
twa dnia 12.IX.1950 r. L. dz. V/3/12316/50 i z dnia 30 gru- 
dnia 1950 r. w sprawie oszczędności paliw i smarów w go- 
Spodarce samochodowej L., dz. V/38/17386/50 zarządza się, co 
następuje: 

$ 1. Dojazdy i drogi wewnętrzne na budowach przezna- 
czone dla ciężkiego ruchu kołowego należy wykonywać w po- 
czątkowym okresie budowy przed rozpoczęciem masowego 
transportu materiałów budowlanych. 

82. Dojazdy i drogi, o którym mowa w $ 1, należy z re- 
Ruły wykonywać na podstawie projektu stałej sieci komuni- 
kacyjnej przewidzianej dla przyszłej obsługi wykonywanej 
Inwestycji. 

W razie braku projektu stałej sieci komunikacyjnej należy 
Przed przystąpieniem do budowy dróg uzgodnić pod tym 
Wzęlędem zamierzenia projektowe inwestora i biur projekto- 
wych opracowujacych dokumentację techniczna danej budowy, 
lak również w każdym przypadku uzgadniać projekty z ro- 

tami dla budowy sieci zewnetrznej; wodociągów, kanali- 
zacji, centralnego ogrzewania, gazu i elektryczności. 

$3. Przy budowaniu dojazdów i dróg należy mieć na uwa- 
dze takie opracowanie profili poprzecznych i podłużnych jak 
również i nawierzchni, które zapewnią prawidłowa, sprawna 

ekonomiczną pracę środków transportowych zarówno o sile 
pociągowej mechanicznej jak i żywej. 

8 4. W celu dopełnienia warunków, określonych w $ 3, na- 
leży na okres trwania budowy przed jej rozpoczęciem reali- 
zować poczatkowe etapy budowy trwałych dróg, tj. wykona- 
nie robót ziemnych i fundamentów pod stałą nawierzchnię, 
Wzglednie wykomać drogi tymczasowe o nawierzchni natural- 
nej ulepszonej badź wzmocnionej. 

Układanie nawierzchni asfaltowej dróg stałych powinno na- 
stąpić w końcowej fazie budowy, natomiast drogi o nawierz- 
ża z kamienia łamanego powinny być budowane jednoeta- 

owo. 


| 
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$ 5. Nawierzchnie ulepszone dróg tymczasowych mogą 
być stosownie do warunków miejscowych wykonywane jako 
gruntowe przez odpowiednie wykonanie profili i kilkakrotne 
uwałowanie względnie przy nieodpowiednim gruncie i więk- 
szym ruchu wzmocnione przez właściwą granulację domieszek, 
gruzu, żużla, piasku, żwiru itp. 

W poszczególnych przypadkach mogą być stosowane na- 
wierzchnie z wrzosu i faszyny. 


$ 6. Dojazdy i drogi o charakterze trwałym bądź tymcza- 
sowym należy przez okres trwania budowy starannie konser- 
wować w celu utrzymania ich w stanie zapewniającym spraw- 
ną pracę środków transportowych. Zaniedbanie tego obowiązku 
powoduje wielkie straty gospodarcze na roboczo-godzinach, 
materiałach pędnych i amortyzacji maszyn. 


$ 7. Urządzenie, utrzymanie i zapewnienie sprawnej eks- 
ploatacji dróg i dojazdów na budowach należy do obowiąz- 
ków kierownika robót, stosownie do przepisów powołanych na 
wstępie zarządzeń a mianowicie $ 2 pkt. 14 zarządzenia z 
dnia 12 września 1950 r. oraz $ 4 i 10 zarządzenia z dnia 
30 grudnia 1950 r. 

$ 8. Dyrektorzy Centralnych Zarządów Budownictwa Miej- 
skiego wydadzą zarządzenie zbadania stanu istniejących dojaz- 
dów i dróg na budowach i doprowadzenie ich do stanu tech- 
nicznego określonego niniejszym zarządzeniem. 


§ 9. Odpisy zarządzeń Centralne Zarządy prześlą do Depa- 
rtamentu Techniki w terminie do dnia 15 czerwca b. r. 


Minister R. Piotrowski 
40. 
OKÓLNIK Nr 15 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 19 kwietnia 1951 r. 


w sprawie stosowania wzoru umowy ramowej o wykonanie ro- 
bót budowlanych i montażowych przez przedsiębiorstwa pod- 
ległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli 


(L. dz. VII/6/2813/51) 


W zwiazku z zarzadzeniem Przewodniczacego Państwowej 
Komisji Planowania Gosmodarczego z dnia 5 luteso 1951 r. w 
sprawie stosowania wzoru umowy ramowej o wykonanie To- 
bót budowlanych i montażowych (Mon. Pol. Nr A-18 moz. 238) 
w porozumieniu z Państwowa Komisja Planowania Gospodar- 
czego wyjaśniam i zarządzam, co następuje: 

I W przypadku gdy zamawiajacy nie jest w możności do- 
starczyć wykonawcy przed zawarciem umowy dokumen- 
tacji technicznej wymienionej w $ 5 ust. 1 powołanego na 
wstenie zarzadzenia, wykonawca powinien również za- 
wrzeć umowę pod warunkiem, że zostanie mu przy zawar- 
ciu umowy dostarczona następująca dokumentacja tech- 
niczna: 

1. W przypadku, gdy zamawiajacy nie jest w stanie do- 
starczyć założeń projektu — powinien umożliwić wgląd 
do zatwierdzonych założeń projektu (w zakresie ko- 
niecznym do rozpoczecia budowy). wzelednie wykazać 
sie zwolnieniem od obowiazku nosiadania założeń pro- 
jektu, potwierdzonym przez właściwego Ministra re- 
sortowego; 

2. Zatwierdzony plan svtuacvjny z uwidoczniemiem roz- 
mieszczenia budynków, dróg, magistrali uzbrojenia te- 
renu i imnvch urzadzeń terenowych oraz orientacyj- 
nvch punktów wysokościowych; 

3. Wyciae z kosztorysu generalnego, obeimuiacego orien- 
tacvinv koszt obiektów, na budowę których zawierana 
jest umowa; 

4. Zatwierdzony proiekt szkicowy tvch obiektów. które 
maja hvć rozmorczete w pierwszym nółroczu 1951 r.; 
dla obiektów rozmoczynanych w drugim półroczu pro- 
jekt szkicowy powinien bvć dostarczony na ieden mie- 
siac przed rozpoczęciem budowy; w orzypadku prze- 
kroczenia tego terminu przez zamawiajacego — wy- 
konawca ma prawo postawić nowe wnioski co do ter- 
minów wykonawstwa i zakresu robót, które mogą być 
zrealizowane w r. 1951; 

5. Kosztorys na urządzenie placu budowy. 

W przypadku braku kosztorysu na urządzenie placu 
budowy umowę należy zawrzeć pod warunkami. że: 
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a) umawiające się strony określą w umowie termin 
dostarczenia przez zamawiającego w. w. koszto- 
rysu, 

w tym przypadku sporządzenie kosztorysu może 
być powierzone na zlecenie i koszt zamawiającego 
wykonawcy na podstawie programu uzgodnionego 
między wykonawcą i zamawiającym. 

Do czasu sporządzenia i zatwierdzenia kosztorysu 
wykonawca jest upoważniony do prowadzenia robót, 
związanych z urzadzeniem placu budowy do wyso- 
kości kosztów podanych w załączonej do niniejszego 
okólnika tabeli. 

W związku z powyższym właściwy bank będzie fi- 
nansował roboty związame z urządzeniem placu bu- 
dowy do wysokości kosztów podanych w tabeli. 

Po sporządzeniu i zatwierdzeniu kosztorysu na u- 
rządzenie placu budowy finansowanie odbywać się 
będzie do wysokości sumy ustalonej w tym koszto- 
rysie. 


b) 


II. Rysunki robocze na elementy i konstrukcje prefabrykowa- 
ne, stolarkę i t. p. powinny być dostarczone wykonawcy 
nie później niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem budowy, 
a pozostałe rysunki robocze związane bezpośrednio z re- 
alizacją budowy, nie później niż na dwa tygoni przed roz- 
poczęciem właściwych elementów robót. 

Okólnik niniejszy dotyczy czynności podejmowanych w 
1951 r. - 
Minister R. Piotrowski 


Załącznik do okólnika Nr 15 
Ministra Budownictwa Miast i 
Osiedli z dnia 19.IV.51 r. 


TABELA 


1/9 kosztu urządzenia placu budowy 
p M |. E w, H mc, a a 


L. | Koszt całości robót w złotych. o 
1 150.000 — 600.000. ; 3 i i 4.0 
2 Za każde 200.000 powyżej 600.000 do 1.800.000 


—0,20°%o mniej od normy podanej dla 600.000 


3 2.000.000 7 i ` b 3 Ą 2,6 
4 Za każde 200.000 powyż. 2.000.000 do 6.000.000 
— 0,05% mniej od normy dla 2.000.000 

5 6.000.000 ; b ; 3 ; 1,6 

6 7.000.000 . ; : i ; 8 1,35 

7 8.000.000 ; z r ; 5 ` 1,2 

8 9.000.000 LI 

9 | 10.000.000 1,0 
Uwaga: tabela nie obejmuje kosztów urządzenia hoteli 


robotniczych. 


41. 
OKÓLNIK Nr 16 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
h z dnia 21 kwietnia 1951 r. 


o wykonaniu Uchwały Prezydium Rządu Nr 103 z dnia 10 lu- 
tego 1951 r. w sprawie zwiększenia pojemności magazynowej 
na składowanie zbóż w roku 1951/52 i następnych. 


(L. dz. DI/1/3244/51), 


Według otrzymanych informacji wydane dotychczas przez 
Ministerstwo polecenia w sprawie realizacji przez podległe 
jednostki Uchwały Prezydium Rządu Nr 103 z dmia 10 lute- 
go 1951 r. nie zostały we właściwy sposób zrozumiane, i nie 
są w terenie przestrzegane i w pemi wykonywane. W szcze- 
gólności zarejestrowano fakty odmowy przyjmowania przez 
przedsiębiorstwa zleceń zarówno w zakresie wykonawstwa, 
jak i sporządzania dokumentacji technicznej oraz uchylania 
się przez służbę inspektorów nadzoru przyjmowania zleceń 
w zakresie nadzoru budowlanego. 


ległym jednostkom zarządzenie wykonawcze celem: 

1) zabezpieczenia potrzeb zainteresowanych inwestorów W 
zakresie wykonawstwa, 
zapewnienia terminowego dostarczania dokumentacji 
technicznej w myśl zgłoszonych zapotrzebowań, 
zapewnienia obiektom remontowanym pełnego zaopa- 
trzenia materiałowego, 
podjęcia i należytego wykonywania nadzoru budowla- 
nego nad prowadzonymi robotami. 

Wszystkie inwestycje, podejmowane w wykonaniu powoła- 
nej na wstępie uchwały Prezydium Rządu korzystają z pra- 
wa priorytetu. 

O trudnościach napotykanych w terenie w związku z rea- 
lizacją tej uchwały polecam meldować Ministerstwu (Depar- 
tament Plamowania) nawet w drodze telegraficznej, o ile 
wymagać tego będzie sytuacja. 


Str. 6 
W związku z powyższym polecam wydać niezwłocznie pod- 
2) | 


3) 


4) 


Minister R. Piotrowski 


42. 
PISMO OKÓLNE Nr7 
z dnia 27 kwietnia 1951 r. 
L. dz. GM/2/3865/51). 


w sprawie wykazu przepisów prawnych z dziedziny budo- 
wnictwa. 


Mając na celu usprawnienie korzystania z przepisów obo- 
wiązujących w dziedzinie budownictwa — Ministerstwo Bu- 
downietwa opracowało wykaz (skorowidz) tych przepisów, 
który został wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy 
w r. 1949 w formie broszury noszącej tytuł „Wydawnietwo 
Ministerstwa Budownictwa — Nr 33.” 

Ze względu na to, że po wydaniu broszury zaszły duże 
zmiany w stanie prawnym ujętym w broszurze — pracowni- 
cy Gabinetu Ministra opracowali w ramach dobrowolnych 
zobowiązań uzupełnienie wykazu przepisów, uwzględniające 
stan prawny na dzień 31 grudnia 1950 r. 

Wykaz ten, stanowiący załącznik do niniejszego pisma 
okólnego, podaje się do użytku służbowego. 


p. o. Dyrektor Gabinetu Stefan Mizera 


WYKAZ CHRONOLOGICZNY 


PRZEPISÓW Z DZIEDZINY BUDOWNICTWA 
I PLANOWANIA OSIEDLI 


(ciąg dalszy wydanego w r. 1949 przez Ministerstwo Budo- 
wnictwa wykazu przepisów. Wydawnictwo Nr 33*) Państw. 
Inst. Wydawn.) , 


obejmuje przepisy ogłoszone 
do dn. 31 grudnia 1950 r. 


*) W wykazie przepisów obowiązujących w dziedzinie budo- 
wnictwa i planowania osiedli (wydawnictwo Nr 33 Minister- 
stwa Budownictwa — Państwowy Instytut Wydawniczy 1949 
r.) wyszczególnione pod niżej podanymi pozycjami przepisy 
stały się nieaktualne: 


15 18 24 27 32 33 34 37 39 40 46 47 48 49 50 51 52 58 
54 60 66 67 73 76 79 82 83 84 87 91 92 93 97 

101 102 103 104 105 106 110 112 118 120 121 122 128 
125 127 130 133 185 136 139 140 143 144 145 147 154 
157 158a 160 164 169 171 172 178 175 177 183 187 188 
189 190 192 195 196 197 

200 201 202 203 209 214 215 216 217 218 227 230 231 
233 237 238 289 240 241 248 244 249 252 253 256 264 
266 277 281 282 284 285 294 296 

315 320 322 327 328 330 331 332 388 384 337 338 340 
341 348 344 345 347 348 358 354 356 357 358 363 364 
366 367 368 376 378 387 


BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Nr 4 


À SM 7 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. 
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW. 
U. — ustawa 
U. — R. M. — uchwała Rady Ministrów 


U. — K. E. R. M. — uchwała Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów 

D. — dekret 

R. — rozporządzenie 

Z. — zarzadzenie 

O. — okólnik 

P, O. — pismo okólne 

I. — instrukcja 

R. M. — Rada Ministrów 

P. R. — Prezydium Rządu 

M. O. — Minister Odbudowy 

M. B. — Minister Budownictwa 

M. K. — Minister Komunikacji 

M. Z. — Minister Zdrowia 

P. R. M. — Prezydium Rady Ministrów 

K. E. R. M. — Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 

P. K. P. G. — Państwowa Komisja Planowania Gospodar- 
czego. 

WYKAZ CHRONOLOGICZNY 

389. P. O. — M. B. z 9.VII.1949 r. L. dz. IV/2/1147/49 w 


393. 


394, 


395. 


396. 


397, 


398, 


399, 


400. 


401, 


402. 


403. 


404. 


405. 


sprawie uproszczonych rachunków przejściowych (Dz. 
Urz. M. B. Nr 14(8), poz. 120). 

Z. — Ministra Żeglugi z 18.VII.1949 r. w sprawie u- 
znania Instytutu Bałtyckiego za instytucję podlegającą 
przepisom o dostawach, robotach i usługach (Monitor 
Polski Nr A-48, poz. 656). 

R. — R. M. z 2.VIII.1949 r. w sprawie przekazywania 
nieruchomości niezbednych dla realizacji narodowych 
planów gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 354). 


. R. — R. M. z 2.VIII.1949 r. w sprawie dostarczamia 


nieruchomości zamiennych w zamian za nieruchomości 
niezbędne dla realizacji narodowych planów gospodar- 
czych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 355). 

U. — K, E. R. M. z 5.VIII.1949 r. w sprawie pokrywa- 
nia rachunków przejściowych za wykonane roboty bu- 
dowlane (Momitor Polski Nr A-54, poz. 734). 

Z, — M. Z, z 18.VIII.1949 r. w sprawie wykazu insty- 
tucji subwencjonowanych przez Państwo, obowiązanych 
do przesurzegania przepisów o dostawach, robotach i 
usługach (Monitor Polski Nr A-57, poz. 779). 

Z. — M. B. z 18.VIII.1949 r. w sprawie kosztów budo- 
wy, stanowiących przedmiot finansowania z kredytów 
inwestycyjnych (Dz. Urz. M. B. Nr 13(7), poz. 104). 
Z. — Przewodniczącego P. K. P. G. i M. B. z 16.VIII. 
1949 r. w sprawie współdziałamia władz planowania go- 
smodarczego z władzami budownictwa przy sporządza- 
niu miejscowych planów zagospodarowania przestrzen- 
nego (Dz. Urz. M. B. Nr 18(7), poz. 100). 

Z. — M. B. z 17.VIII.1949 r. w sprawie przedsiębiorstw, 
którym mają być udzielane zamówienia na równi z 
przedsiębiorstwami państwowymi (Monitor Polski Nr 
A-58, moz. 792). 

Z. — M. B. z 17.VIII.1949 r. w sprawach organizacyj- 
nvch Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego (Dz. Urz. 
M. B. Nr 13(7), poz. 102). 

Z. — M. B. z 18.VIII.1949 r. w sprawach organizacyj- 


nvch Instytutu Urbanistyki i Architektury (Dz. Urz. 
M. B. Nr 13(7), poz. 103). 
tantów w naradach wytwórczych (Dz. Urz. M. B. Nr 


13(7), poz. 112). 

Z. — M. B. z 29.VIII.1949 r. o zlecenin dokumentacji 
technicznej oraz miernictwa w ramach Planu Inwesty- 
cyjnego — przedsiebiorstwom państwowym projekto- 
wym i mierniczvm (Dz. Urz. M. B. Nr 13(7), noz. 109). 
7. — M. B. z 29.VIII.1949 r. w sprawie kosztów makła- 
dowych dla Centralnego Biura Projektów Architekto- 
nieznych i Budowlanych (Dz. Urz. M. B. Nr 13(7), poz, 
105). 

Z. — M. B. z 31.VIIF.1949 r. o trvbie postępowania przy 
powoływaniu komisji, podkomisji, komitetów, zesmołów 
roboczych i t. n., powodujacych wydatki z sum budże- 
toawvch (P7. Wrz. M. B. 13(7), poz. 106). 

P. O. — M. B. z 1.1X.1949 r. w sprawie sporządzania 


dokumentacji techniczmej. (Dz. Urz. M. B. Nr 13(7), 
moz. 113). 
Z. -— M. B. z 1.1X.1949 r. w sprawie stosowania norm 


państwowych biur projektów przy opracowaniu doku- 


406. 


407. 


408. 


409. 


410. 


411. 


412. 


413. 


414. 


415. 


416. 


417. 


418. 


419. 


420. 


421, 


422. 


423. 


424. 


425. 


426. 


mentacji technicznej w zakresie wodociągów, kanaliza- 
cji, oczyszczania wody i ścieków (L. dz. II/2/1117/49 — 
Dz. Urz. M. B. Nr 16(10), poz. 134). 
R. — R. M. z 9.IX.1949 r. w sprawie składu, organizacji 
i trybu postępowania komisji odszkodowawczej dla wy- 
właszczenia nieruchomości niezbędnych dla realizacji 
narodowych planów gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 
Pr poz. 384). 

— M. B. z 9.1X.1949 r. w sprawie stosowania Pol- 
"= Norm (Dz. Urz. M. B. Nr 13(7), poz. 107). 
R. — Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Gómictwa 
i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkie- 
go, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi. Komu- 
nikacji, Zdrowia oraz Budownictwa z 12.IX.1949 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu 
aparatów natryskowych (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 420). 
O. — M. B. z 16.IX.1949 r. Nr 32 w sprawie stosowania 
wielocegłowych pustaków keramieznych oraz innych 
wypełnień do stropów gęstożebrowych betonowanych 
na miejscu budowy (Dz. Urz. M. B. Nr 14(8), poz.117). 
Z. — M. B. z 24.1X.1949 r. w sprawie sprawozdawczo- 
ści a wykonania dokumentacji technicznej (Dz. Urz. 
M. B. Nr 15 (9), poz. 122). 
R. — M. B. z 26.1X.1949 r. w sprawie odległości bu- 
dynków od niektórych dróg publicznych (Dz. U. R. P. 
Nr 52, poz. 398). 
Z. — M. B. z 27.1X.1949 r. w sprawie stosowania norm 
wynagrodzeń za prace architektoniczne i inżynieryjno- 
budowlame (Dz. Urz. Min. Bud, Nr 15(9), poz. 123). 
I — M. B. z 30.1X.1949 r. w sprawie organizacji prac 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych w centralnych 
zarządach, przedsiębiorstwach i zakładach bezpośred- 
nio podległych Ministerstwu Budownictwa (Dz. Urz. M. 
B. Nr 15(9), poz. 129). 
I. — M. B. „Harmonogram robót budowlanych“ L. dz. 
IV/1/2826/49, ogłoszona 3.X.1949 r. (Dz. Urz. M. B. Nr 
14(8), poz. 118). . 
I — M. B. na r. 1950 — L. dz. II/Sekr./805/49 o stoso- 
waniu rozwiazań konstrukcyjnych i materiałowych, o- 
głoszona  3.X.1949 r. (Dz Urz. M. B. Nr 14(8), poz. 
119). 
II Wykaz Spółdzielni Pracy z 8.X.1949 r., którym mogą 
być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwa- 
mi państwowymi (Dz. Urz. M. B. Nr 17(11), poz. 145). 
U. — K. E. R. M. z 14.X.1949 r. w sprawie stosowania 
oszczędności drewna w moszczególnych dziedzinach go- 


spodarki narodowej (Monitor Polski Nr A-99, poz. 
1171). 
Z. — M. R. z 15.X.1949 r. o umrawnienin przedsię- 


biorstw smółdzielczych do składamia rachunków uprosz- 
czonych (Dz. Urz M R. Nr 15(9V. noz. 127). 

Z. — M. B. z 18.X.1949 r. określające skład i zakres 
działania komisji przetargowych oraz szczegółowy trvb 
postepowania przy przemrowadzaniu przetargów i u- 
dzielaniu zamówień w dziale Ministerstwa Budownictwa 
(Monitor Polski Nr A-82, poz. 1001). 

Z. — M. B. z 22.X.1949 r. o nadzorze policvino-bndowla- 
nym nad budynkami państwowymi i nad budownictwem 
państwowym na obszarze m. st. Warszawy i Warszaw- 
skiego Zespołu Miejskiego (Dz. Urz. M. B. Nr 15(9), 
noz. 128). 

P. O. — M. B. z 22.X.1949 r. o tymczasowym trybie po- 
stępowania przy dokonywaniu zamówień zaeranieznvch 
na sprzęt, maszyny i urzadzenia dla resortu Minister- 
T4 Budownictwa. (Dz. Urz. M. B. Nr 4, 1950 r. poz. 
R. — R. M. 7 24.X.1949 r. w sprawie zmianv rozporzą- 
dzenia z 19.11.1949 r. w sprawie .dostaw, robót i uchig 
na rzecz Skarbu Państwa. samorządu oraz niektórvch 
kategorii osób prawnvch (Dz. U. R. P. Nr 58. poz. 448). 
Z. — M. PB. z 24.X.1949 r. w sprawie ustanowiemia obo- 
wiązujących norm budowlanych (Monitor Polski Nr A- 
R2, poz. 998). 

Z. — M. B. z 25.X.1949 r. L. dz. TIJ/1/5409/49 w sprawie 
opbracowamia vroiektów mlanów do 6-letniego Planu Ro- 
zwoju i Przebudowy  Gosmodarczej Polski w zakresie 
działalności Ministerstwa Budownictwa (Dz. Urz. M. B. 
Nr 16/10). moz. 131). 

D. — z 26.X.1949 r. o zmianie dekretu z dnia 26 kwiet- 
nia 1949 r. o nabvwanin i przekazvwaniu nieruchomo- 
ści niezbędmych dla realizacii narodowych planów go- 
snodarczych (Dz. U. R. P. Nr 55, noz. 438) w brzmie- 
niu obwieszczenia z 25.XI.1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 60, 
noz. 475). 

Z. — M. B. z 27.X.1949 r. o wzajemnej kontroli jakości 
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427. 


428. 


429. 


430. 


431. 


432. 


433. 


434. 


435. 
436. 


437. 


443. 


444. 


445. 


446. 


447. 


448. 


449. 


wykonywanych robót w budownictwie (Dz. Urz. M. B. 
Nr 17(11), poz. 137). 

Z. — M. B. z 31.X.1949 r. o nadzorze policyjno-budo- 
wlanym nad budynkami państwowymi i nad budownic- 
twem państwowym poza obszarem m. st. Warszawy i 
Warszawskiego Zespołu Miejskiego (Dz. Urz. M. B. Nr 
16(10), poz. 138). 

Z. — M.B. z 2.XI.1949 r. wydane w porozumieniu z Mi- 
nistrem Komunikacji w sprawie opiniowania pod wzglę- 
dem  architektonicznym i urbanistycznym budynków 
eksploatacyjnych Ministerstwa Komunikacji (Dz. Urz. 
M. B. Nr 16, poz. 130). 

P. O. — M. B. z 3.XI.1949 r. L. dz. 11/2/2478/49 w spra- 
wie kosztów nakładowych dla Centralnego Biura Pro- 
jektów Architektonicznych i Budowlanych (Dz. Urz. 
M. B. Nr 16 (10), poz. 136). 

P. O. — M. B. z 4.XI.1949 r. L. dz. D II/2/2398/49 w spra- 
wie procentowego dodatku do wynagrodzeń za projekty 
architektoniczne i inżynieryjno-budowlane (Dz. Urz. 
M. B. Nr 17 (11), poz. 147). 

O. — M. B. z 9.XI.1949 r. o nadzorze policyjno-budowl- - 
mym nad budynkami państwowymi (Dz. Urz. M. B. 
Nr 16 (10), poz. 135). 

P. O. — M. B. z 11.X1.1949 r. L. dz. I11/1/6227/49 w spra- 
wie kapitalnych remontów (Dz. Urz. M. B. Nr 2, 1950 r. 
poz. 18). 

P. O. Nr 5 — Przewodniczącego P.K.P.G. z 17.X1.1949 r. 
w sprawie stosowania dekretu z dn. 26 kwietnia 1949 r. 
o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbęd- 
nych dla realizacji narodowych planów gospodarczych 
(Dz. Urz. M. Sk. Nr 40, poz. 280). 


Z. — P.K.P.G. z 17.X1.1949 r. w sprawie trybu wzywa- 
nia osób nie będących wykonawcami narodowych pla- 
nów gospodarczych do przekazywania nieruchomości 
niezbędnych dla realizacji tychże planów (Monitor Pol- 
ski Nr A-89, poz. 1084). 

Komunikat — M. B. z 24.X1.1949 r. o Inspektoratach 
Spółdzielni Budowlanych (Dz. Urz. M. B. Nr 17 (11). 
O. — M. B. z 25.XI.1949 r. Nr 36 w sprawie danych 
potrzebnych dla statystyki budowlanej (Dz. Urz. M. B. 
Nr 18 (12), poz. 153). 

Z. — M. B. z 28.XI.1949 r. w sprawie ryczałtowego obli- 
czania kosztów organizacji małych robót budowlanych 
(Dz. Urz. M. B. Nr 18 (12), poz. 152). 


. P. O. — M. B. z 28.XI.1949 r. w sprawie zaświadczeń 


o lokalizacji (Dz. Urz. M. B. Nr 2, 1950 r. poz. 19). 


. Z. — M. B. z 29.X1.1949 r. w sprawie sposobu regulowa- 


nia należności wynikajacych z rachunków ostatecznych 
(Monitor Polski Nr A-100, poz. 1181). 


. U. — Prezydium K.F.R.M. z 29.XI.1949 r. w sprawie za- 


sad systemu finansowania przedsiębiorstw państwowych 
podległych Ministerstwu Budownictwa ze zmianami 
wprowadzonymi uchwała Prezydium K.E.R.M. z dnia 
2 stycznia 1950 r. (Dz. Urz. M. B. Nr 2, poz. 9). 


. Z. — Przew. P.K.P.G. z 3.XII.1949 r. w sprawie racjo- 


nalnego użycia drobnowymiarowego szkła okiennego 
(Biuletyn P.K.P.G. Nr 1, 1950 r. poz. 6). 


. Z. — Przewodniczącego P.K.P.G. z 6.XII.1949 r. w spra- 


wie obowiazku stosowania stali OW50 według normy 
PN-H-93215 i drutu o średnicy 3 mm i 45 mm w ga- 
tunku handlowym (Momitor Polski Nr A-101, poz. 1184), 
Z. — Przewodniczącego P.K.P.G. z 12.XII.1949 r. w spra- 
wie zakresu działania Biur Regionalnych Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. Urz. M. B. 
Nr 38, 1950 r. poz. 21). 

O. — M. B. z 14.XII.1949 r. Nr 37 w sprawie. vrac urba- 
nistvcznych zleconych C.B.P.A. i B. (Dz. Urz. M. B. 
z 1950 r. Nr 1, poz. 4). 

Z. — M. B. z 15.XIT.1949 r. w sprawie ustanowienia 
obowiązującej normy budowlanej o wvtwarzamiu i użv- 
waniu do budowy cegły zwykłej (Monitor Polski Nr 
A-102, poz. 1204). 

III Wykaz Spółdzielni Pracy z 15.XII.1949 r., którym 
mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębior- 
stwami państwowymi (Dz. Urz. M. B. Nr 18/12), poz. 
154). 

Z. — M. B. z 19.XII.1949 r. w sprawie zaopatrywania 
w materiały budowlane (Dz. Urz. M. B. Nr 2, 1950 r. 
poz. 13). 

U. — 20.XII.1949 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu 
Normalizacvjnego oraz o polskich normach i standar- 
tach (Dz. Urz. R. P. Nr 68, poz. 493). 

Z. — M. B. z 23.X11.1949 r. w snrawie ustanowienia z2- 
leconej normy budowlamej (Monitor Polski Nr A-2, 
1950 r. poz. 14). , 
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P. O. — Nr 1 P.K.P.G. z 23.XII.1949 r. o podziale ko- 
lejowych kosztów i opłat (Biuletyn P.K.P.G. z 1950 r. 
Nr 1, poz. 16 i Nr 11, poz. 144). 

0. — M. B. z 30.XII. 1949 r. w sprawie stosowa- 
nia norm wynagrodzeń za prace inżynierskie w zakre- 
sie instalacji sanitarnych i elektrycznych (Dz. Urz. M. B. 
Nr 1, 1950 r. poz. 5). 

O. — M. B. z 80.XII.1949 r. Nr 41 w sprawie stosowa- 
nia norm wynagrodzeń za prace architektoniczne i inży- 
nieryjno-budowlane (Dz. Urz. M. B. Nr 1, 1950 r.poz. 6). 
Z. — M. B. z 81.XII.1949 r. w sprawie zlecania doku- 
mentacji technicznej Centralnemu Biuru Projektów Ar- 


+ chitektonicznych i Budowlamych (Dz. Urz. M. B. Nr 1 


1950 r. poz. 2). 
P. O. — Nr 1 P.K.P.G. z 11.1.1950 r. w sprawie Insty- 


tutu Techniki Budowlanej (Biuletyn P.K.P.G. Nr 2, 
poz. 31). 
Z. — M. B. z 19.1.1950 r. w sprawie uzupełnienia norm 


wynagrodzenia za prace architektoniczne i inżynieryino- 
budowlane, zatwierdzonych dla Państwowych Biur Pro- 
jektowych (Dz. Urz. M. B. Nr 2, poz. 16). 


Z. — Przewodniczącego P.K.P.G. z 19.1.1950 r. w spra- 
wie ustalenia cen przy udzielaniu zamówień osobom nie- 
wymienionym w $ 8 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dn. 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług 
na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych 
kategorii osób prawnych (Monitor Polski Nr A-11, poz. 
BL): 

R. — M. B. z 27.1.1950 r. w sprawie zmiany rozporzą- 
dzenia Ministra Odbudowy z 18 sierpnia 1945 r. o egza- 
minach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania 
robotami budowlanymi i wykonywania projektów tych 
robót (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 27). 

P. O. — Nr 6 P.K.P.G. z 28.1.1950 r. w sprawie spra- 
wozdawczości inwestycyjnej (znak IN 4A-09a-6/50 — 
Biuletyn P.K.P.G. Nr 2, poz. 38). 

O. — M. B. z 30. I. 1950 r. Nr 6 o zmianie okólnika z dn. 
24 sierpnia 1949 r. w sprawie udzielania zamówień spół- 
dzielniom (Dz. Urz. M. B. Nr 3, poz. 27). 

Z. -— Przew. P.K.P.G. z 31.1.1950 r. w sprawie wyłacze- 
nia kapitalnych remontów z zakresu działania słnżby în- 
westycyjnej (znak INOR-02-08/18 — Biuletyn P.K.P.G. 
Nr 8, poz. 49). 

R. — Ministra Administracji Publicznej z 31.1.1950 r. 
w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr 3. 
poz. 28). 

Z. — M. B. z 7.11.1950 r. w sprawie usprawnienia 72- 
twierdzamia dokumentacji technicznej. onracowvwanej 
nrzez Państwowe Biura Proiektów podległe Ministrowi 
Budownictwa (Dz. Urz. M. B. Nr 3, poz. 23). 


O. — M. B. z 13.11.1950 r. Nr 3 w sprawie sprawdza- 
nia obliczeń statveznych przy zatwierdzaniu vrojek- 
tów budowlanych (Dz. Urz. M. B. Nr 8, poz. 25). 


I. — z 16.11.1950 r. wydana przez Ministra Skarbu w po. 
rozumieniu z Przewodniczącym Państwowei Komisji 
Planowania Gosmodarczego oraz Najwyższą Izba Kor- 
troli w svrawie finansowania i bankowei kontroli inwe- 
stycii objętych Planem Inwestycyjnym (Dz. Urz. M. St. 
Nr 5, poz. 35). 

P. O. — M. B. z 16.11.1950 r. w sprawie nowych rodze- 
iów cementu (Dz. Urz. M. B. Nr 4, poz. 40). 

U. — Prez. K.F R.M. z 17.11.1950. r. w sprawie oszczed- 
ności drewna (Mon. Pol Nr A-43, moz. 497), 

Z. — Ministra Kulturv i Sztuki z 17.11.1950 r. w snra- 
wie wykazu instytucji subwencionowanych przez Par- 
stwo obowiazamyvch do przestrzegania przenisów o do- 
stawach. robotach i usługach (Monitor Polski Nr A-25, 
poz. 270). 

O. — M. P. z 18.11.1950 r. Nr 5 (zamienny do okólnika 
Nr 1 z 2.1.1950 r.) w smrawie pokrywania zwiekszonych 
kosztów zimowych robót budowlanych (Dz. Urz. M. B. 
Nr 8, noz. 26). 

Z. — M. R. z 21.11.1950 r. o orgamizacji służhv oszczed. 
nościowei w przedsiebiorstwach podlesłych Ministrowi 
Rudownietwa (Dr. Urz. M. B. Nr 4, poz. 24). 

Z. — M. B. z 21.11.1950 r. w snrawie ustalenia trybu za- 
opatrvwania w maszvnv. cześci zamienme, sprzet, narzę- 
dzia i nrzadzenia (Dz. Urz. M. B. Nr 4, poz. 30). 

Z. — M. B. z 23.11.1950 r. w sprawie oniniowania mod 
wzeledem arch'tektonicznym i urbanistycznym hudvm- 
ków resortu Ministerstwa Poczt i Telegrafów (Dz. Urz. 
M. B: Nr 8, voz. 22). 


. 0.— M. B. Nr87 24.11.1950 r. w smrawie zlecania prac 


urbanistycznych (Dz. Urz. M. B. Nr 4, poz. 37). 
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Nr 4 


Wytyczne — M. B. z 25.11.1950 r. do projektowania bu- 
dynków  administracyjno-biurowych (Dz. Urz. M. B. 
Nr 4, poz. 43). 

Z. — M. B. z 28.11.1950 r. w sprawie instrukcji o stoso- 
waniu rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych przy 
sporządzaniu dokumentacji technicznej dla obiektów in- 
westycyjmych realizowanych w ramach P. I. 1950 r. przez 
przedsiębiorstwa budowlane podległe Ministrowi Budow- 
nietwa (Dz. Urz. M. B. Nr 4, poz. 33). 

P. O. — M. B. z 28.11.1950 r. w sprawie stosowania wel- 
ny żużlowej (Dz. Urz. M. B. Nr 4, poz. 41). 

P.O. — M. B. z 21.11.50 w sprawie zatwierdzenia kosz- 
torysów urzędowych (Dz. Urz. M. B. Nr 3, poz. 29). 
R. — R. M. z 8.I11.1950 r. o przedłużeniu mocy obowią- 
zującej ustawy z dn. 18 listopada 1948 r. o pomocy sa- 
siedzkiej przy odbudowie wsi (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 90). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 6.III.1950 r. w sprawie 
przestrzegania prawidłowości wypłat pracowniczych 
w wykonawstwie budowlanym (znak CC/02;344/50—Biu- 
letyn P.K.P.G. Nr 5, poz. 74). 

Z. — M. B. z 6.II1.1950 r. o stosowaniu w budownictwie 
cegłv dziurawki i cegły sylikabowej (Dz. Urz. M. B. 
Nr 4, poz. 31). 


. Z. — M. B. z 8.III.1950 r. o wadiach. zabezpieczeniach 


umów i zaliczkach (Monitor Polski Nr A-38, poz. 390). 
P. O. — M. B. z 14.11.1950 r. w sprawie stosowania 
szorstkich podłogowych materiałów tartych (Dz. Urz. 
M. B. Nr 4, poz. 42). 
O. — M. B. Nr 9 z 17.11.1950 r. w sprawie stosowania 
racjonalnych i oszezędnych rozwiązań budowlanych i in- 
stalacyjnych przy sporządzaniu proiektów w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego (Dz. Urz. M. B. Nr 4, 
noz. 38). 
Z. — M. B. z 17.111.1950 r. w sprawie usprawnienia wy- 
konawstwa na odcinku robót instalacyjnych i wykończe- 
niowych (Dz. Urz. M. B. Nr 4, poz. 35). 
Z. — M. B. z 17.I1.1950 r. w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania przy udzielaniu zamówień w trybie 
bezprzetargowym osobom innvm niż wymienione w 83 
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 lutego 
1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skar- 
bu Państwa. samorzadu oraz niektórych kategorii osób 
prawnych (Monitor Polski Nr A-33, poz. 391). 
O. — M. B. Nr 10 z 18.11.1950 r. w sprawie planowa- 
nia kasowego (Dz. Urz. M. B. Nr 5, poz. 48). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 20.II1.1950 r. w sprawie mie- 
sięczmej sprawozdawczości statystycznej vrzedsiębiorstw 
budowłano-montażowych gosvodarki uspołecznionej (znak 
BU2A-01-29—Biuletyn P.K.P.G. Nr 6, poz. 89). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 20.111.1950 r. w sprawie mie- 
sięcznej smrawozdawczości przedsiębiorstw budowiano- 
montażowych (Mon. Pol. Nr A-42, poz. 487). 
P. O. — M. B. 24.11.1950 r. w sprawie wywłaszczamia 
nieruchomości na cele realizacji narodowych plamów go- 
spodarczych (Dz. Urz. M. B. Nr 5, poz. 57). 
O. — M. B. Nr 7 z 24.11.1950 r. w sprawie kwalifikacji 
kierowników robót budowlanych w mrzedsiebiorstwach 
państwowych i samorządowych (Dz. Urz. M. B. Nr 4, 
poz. 36). 
P. O. — P.K.P.G. z 24.I11.1950 r: (znak CZ.B/R.0.1— 
Biuletyn P.K.P.G. Nr 5, poz. 85) w sprawie wvwłaszcze- 
nia nieruchomości w trybie dekretu z 26.IV.1949 r. 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 25.11.1950 r. w sprawie termi- 
nów sprawozdawczości inwestycyjnej (Mon. Pol. Nr A-42, 
poz. 486). 
Z. — M. B. z 27.11.1950 r. w snrawie skreślenia z wy- 
ie spółdzielni budowlanych (Dz.Urz.M.B. Nr 5, poz. 
6). 
U. — KER.M. z 30.II1.1950 r. w sprawie zmiany sta- 
wek kosztów ogólnych przy robotach budowlanych i in- 
stalacyinych (Biuletyn P.K.P.G. Nr 6, poz. 87). 
O. — M. B. Nr 14 z 30.III. 1950 r. w sprawie wynaero- 
dzeń za prace architektomiczne i imżynieryjne (Dz. Urz. 
M. B. Nr 5, poz. 51). 
O. — M. B. Nr 13 z 80.II7.1950 r. w sprawie nadawania 
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budo- 
wlanymi z wyłączeniem uprawnień do projektowania 
(Dz. Urz. M. B. Nr 5, moz. 50). 
U. — R. M. z 1.IV.1950 r. o wewnętrzmej organizacji 
i trybie nostenowania Naczelnej Rady Odbudowy m. st. 
Warszawy (Mon. Pol. Nr A-41, poz. 468). 
0. — M. B. Nr 16 z 8.IV.1950 r. w sprawie przekazy- 
wania urządzeń ściśle zwiazanych z budową przy wza- 


jemnym przekazywaniu robót będących w toku przez | 
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państwowe i uspołeczmione przedsiębiorstwo budowlane, 
podległe Ministrowi Budownictwa (Dz. Urz. M. B. Nr 5, 
oz. 52). 
R. — siak Pracy i Opieki Społecznej, Budownietwa 
i innych z 4.IV.1950 r. w sprawie obsługi suwnic elek- 
trycznych w zakładach pracy (Dz. U. R. BR2Nr 320. 
poz. 223). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 6.IV.1950 r. w sprawie gospo- 
darki żwirem (znak BU6.C-01-199 — Biuletyn P.K.P.G. 
Nr 6, poz. 91). 
P. O. — M. B. z 7.IV.1950 r. w sprawie zaopatrzenia 
materiałowego Działów Budownictwa (Dz. Urz. M. B. 
Nr 5, poz. 58). 
P. O. — P.K.P.G. z 8.IV.1950 r. w sprawie nadania mo- 
cy urzedowej kosztorysom (Biuletyn P.K.P.G. Nr 8, 
poz. 115). ę 
O. — M. B. Nr 17 z 8.IV.1950 r. w sprawie stosowania 
dwuteowych belek stalowych (Dz. Urz. M. B. Nr 5, 
poz. 58). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 11.IV.1950 r. w sprawie trybu 
powoływania Dyrekcji Budów (Znak IN2C-01-84 — Biu- 
letym P.K.P.G. Nr 6, poz. 92). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 11.IV.1950 r. w sprawie sporza- 
dzenia projektu regionalnego planu zagospodarowania 
przestrzennego okręgu przemysłowego Górnego Śląska 
(Biuletyn P.K.P.G. Nr 8. poz. 111). 
O. — M. B. Nr 19 z 12.IV.1950 r. w sprawie uzupełnienia 
kadr odpowiednio kwalifikowanych kierowników robót 
budowlanych w przedsiebiorstwach państwowych (Dz. 
Urz. M. B. Nr 5, poz. 54). 
O. — M. B. Nr -22 z 12.IV.1950 r. o zlecaniu prac urba- 
nistycznych (Dz. Urz. M. B. Nr 7, poz. 78). 


| Z. — M. B. z 12.IV.1950 r. w sprawie zmiamy kosztów 


ogólnych przy robotach budowlamych i instalacyjnych 
(Dz. Urz. M. B. Nr 11, poz. 123). 


. Z. — M. B. z 15.IV.1950 r. wykaz szkół zawodowych, 


których absolwenci podlecwaja przenisom o nlanowym za- 
trudnieniu (Momitor Polski Nr A-54, poz. 622). 
Komunikat M. B. o zaopatrywaniu sie w normy budowla- 
ną z 15.1V.1950 r. (Dz. Urz. M. B. Nr 5). 


. Komunikat M. B. z 15.IV.1950 r. o stosowaniu do 73- 


nraw dekarskich sierści króliczej (Dz. Urz. M. B. Nr 5). 
Z. — Ministra Finansów z 18.IV.1950 r. o walorach, 
przyjmowamych jako wadia i zabezpieczenia umów (Mo- 
nitor Polski Nr A-44, poz. 504). 

T7. — z 19.IV.1950 r. o zabeznieczeniu socialistycznej 
dyscyplinv nracy (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 168), 

O. — M. R. Nr 20 z 19.TV.1950 r. w sprawie omracowy- 
wania dokumentacii technicznej w zakresie centralnvch 
ogrzewań w budynkach (Dz. Urz. M. B. Nr 5, poz. 55). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 21.IV.1950 r. w sprawie premio- 
wania wykonawstwa budowlanego (znak Cz.B/729/50 — 
Biuletvn P.K.P.G. Nr 8, poz. 113). 

I. — M. B. z 22.IV.1950 r. Nr 6/F/60 w sprawie unormo- 
wania działalności kasowej w przedsiębiorstwach podłe- 
gajacych Ministrowi Budownictwa (Dz. Urz. M. B. 
Nr 9, noz. 108). 

Z. — Przew. P.K.P.G. z 25.1V.1950 r. w sprawie powoła- 
nia Komisji do spraw racjenalizacji i koordynacji Go- 
spodarki Śnrzętem Budowlanym (znak BU5A-32-3—Biu- 
letvn P.K.P.G. Nr 8. noz. 114). 

P. O. — M. B. z 25.IV.1950 r. w sprawie zakazu odste- 
powania materiałów nrzez przedsiębiorstwa podległe Mi. 
nisterstwu Budownictwa (Dz. Urz. M. B. Nr 7. noz. 83). 
Z. — M. B. z 25.IV.19R0 r. o pomieszczeniach dla admi- 
nistracii w osiedlach Z.0.R. (Monitor Polski Nr A-58, 
noz. 615). 

I. — M. B. z 28.IV.1950 r. w sprawie warunków przy- 
działu i trybu przejmowania w użytkowanie mieszkań 
w domach Zakładu Osiedli Robotniczych (Dz. Urz. M. B. 
Nr 6, moz. 62). 

Z. — M. B. z 28.IV.1950 r. w sprawie zlecenia robót przy 
budowie osiedli mieszkaniowych podwykonawcom przez 
przedsiębiorstwa sektora uspołecznionego (Dz. Urz. M.B. 
Nr 6. poz. 61). 

IV. Wykaz spółdzielni, którym moeą być udzielame z2- 
mówieniu na równi z mprzedsiębiorstwami państwowymi, 
wydanv przez M. B. 2.V.1950 r. (Dz. Urz. M. B. Nr 5. 
moz. 56). 


. U. — Prezydium K.E.R.M. z 2.V.1950 r. w sprawie za- 


sad i form organizacyjnych budownictwa indywidualne- 
go (Mon. Pol. Nr A-72, poz. 828). 


. Z. — Przew. P.K.P.G. z 2.V.1950 r. w sprawie oszczedne- 


go stosowania cementu w budownictwie (znak BUG6C-01- 
-294 (Biuletyn P.K.P.G. Nr 10, poz. 133). 
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. 0. — M. B. Nr 23 z 5.V.1950 r. 
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Z. — M, B. z 3.V.1950 r. w sprawie ustalenia listy Pań- | 


stwowych Ośrodków Szkolenia Zawodowego Ministerstwa 
Budownictwa (Dz. Urz. M. B. Nr 6, poz. 59). 

Z. — M. B. z 3.V.1950 r. w sprawie wprowadzenia w ży- 
cie nowego katalogu norm i cen (Dz. Urz. M. B. Nr 7, 
poz. 68), 

O. — M. B. Nr 25 z 3.V.1950 r. o urlopach egzamine- 
cyjnych pracowników (Dz. Urz. M. B. Nr 7, poz. 81). 


. U. — Prezydium K.E,R.M. z 4.V.1950 r. o upowszechnie- | 


niu pracy zespołowej (Mon. Pol. Nr A-59, poz. 687), 

Z. — M. B. z 4.V.1950 r. o sprawozdawczości, o przy- 
czynach i rozmiarach postojów na budowach (Dz. Urz. 
M. B. Nr 7, poz. 73). 


. Z. — M. B. z 5.V.1950 r. w sprawie upowszechnienia ze- 


społowych metod pracy w budownictwie (Dz. Urz. M. B 
Nr 7, poz. 69). 


. O. — M. B. Nr 24 z 5.V.1950 r. w sprawie rewizji cen 


w kosztorysach urzędowvch (Dz.Urz.M.B. Nr 7, poz. 80). 
w sprawie rozliczeń za 
roboty stolarskie wykonane w roku 1949 (Dz. Urz. M.B. 
PH 7, poz. 79). 

. O. — Prezesa R. M. z 5.V.1950 r. w sprawie wyko- 
nania postanowień ustawy o socjalistycznej dyscyplinie 
pracy (Monitor Polski Nr A-66, poz. 775). 

Uchwała — R. M. z 5.V.1950 r. w przedmiocie określe- 
nia przypadków usprawiedliwiających nieobecność w pra- 
cv oraz warunków i trybu usprawiedliwienia nieobecno- 
ści (Momitor Polski Nr A-51, poz. 584). 

O. — Przew. P.K.P.G. z 9.V.1950 r. w sprawie prowa- 
dzenia jednolitego typu upoważnień do odbioru wszel- 
kich dostaw (znak OP70-03-26 — Biuletyn P.K.P.G 
Nr 10. poz. 136). 

I — M. B. z 9.V.1950 r. w sprawie stosowania pretów 
żebrowamych w konstrukcjach żelbetowych zwykłych 
i prefabrykowamych (Dz. Urz. M. B. Nr 9, poz. 107). 

Z. — M. B. z 10.V.1950 r. w sprawie zabezpieczenia $0- 
cjalistycznej dyscypliny pracy w zakładach pracy podle- 
głych Ministrowi Budownictwa (Dz. Urz. M. B. Nr 7. 


poz. 63). 
Ii. i |. o zlecaniu 
dokumentacji technicznej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14 
poz. 85). 


U. — K.ER.M. z 12.V.1950 r. w swrawie zasad normo- 
wania i finansowania środków obrotowych przedsie- 
biorstw państwowych (Biuletyn P.K.P.G. Nr 10, poz. 131). 
U. — KER.M. z 12.V.1950 r. w sprawie usprawnienia 
gospodarki sprzetem budowlanym (Biuletyn P.K.P.G. 
Nr 11, poz. 137). 

P. O. — M. B. z 16.V.1950 r. w sprawie zapobiegamia 
zagrzybieniu budvnków (Dz. Urz. M. B. Nr 8. poz. 93) 
Z. — M. B. z 17.V.1950 r. w sprawie zwolnienia Pań- 
stbwowych Biur Projektów od obowiazku uzyskiwania 
akceptacji niektórych mrogramów techniczno-budowl»- 
mych (Dz. Urz. M. B . Nr 7, poz. 70). 

Z. — M. B. z 17.V.1950 r. w sprawie impregnacji drew- 


na używanego w budownictwie (Dz. Urz. M. B. Nr 7. 
poz, 74), 
Z. — M. B. z 17.V.1950 r. w sprawie zlecania prac mier- 


niczych (Dz. Urz. M. B. Nr 7, poz. 71). 

Z. — Przew. P.K.P.G. z 19.V.1950 r. w sprawie oszczęd- 
ności w przemysłowej gospodarce stalą (Znak TE1E-2-63 
— Biuletyn P.K.P.G. Nr 10, poz. 135). 

P. O. — P.K.P.G. z 20.V.1950 r. w sprawie przeprowa- 
dzania kontroli nad dotrzymywaniem terminów wyzne- 
czonych dla przygotowania P.I. 1951 r. (Biuletyn P.K.P.G. 
Nr 11, poz. 148). 

P. O. — M. B. z 24.V.1950 r. w sprawie opracowywania 
dokumentacji technicznej w zakresie centralnych ogrze- 
wań (Dz. Urz. M. B. Nr 8, poz. 92). 

Z. — M. B. z 24.V.1950 r. w sprawie oszczędnego stoso- 


wania cementu w budownictwie (Dz. Urz. M. B. Nr 7. 
poz. 75). 
O. sprawie dziennika 


nraktyki budowlanej (Dz. Urz. M. B. Nr 7. poz. 
7. — M. B. z 25.V.1950 r. o zastępstwie sądowym przez 
Prokuratorię Generalna przedsiębiorstw państwowych 
(Mom. Pol. Nr A-64, poz. 756). 

P. O. — M. B. z 25.V.1950 r. w sprawie postępowania 
z odpadkami drewna (Dz. Urz. M. B. Nr 8, moz. 96). 

Z. — M. B. z 25.V.1950 r. w sprawie tabeli procentowej 
wartości poszczególnych elementów budynku (Dz. Urz. 
M. B. Nr 8, poz. 85). 

P O M BIZ 31V1950 r. (Dz. Urz M BFN R: 
poz. 94) w sprawie tabel scalonej wartości poszczegól- 
nych elementów budowy. 
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O. — M. B. Nr 27 z 31.V.1950 r. w sprawie nazw tere- 
nowych organów jednolitej władzy państwowej (Dz. Urz. 
M. B. Nr 8, poz. 89). 

O. — M. B. Nr 28 z 381.V.1950 r. w sprawie projektowa- 
nia i wykomywania konstrukcyj żelbetowych według me- 
tod teorii odkształceń plastycznych (Dz. Urz. M. B. 
Nr 8, poz. 90). 

Uchwała -— R. M. z 31.V.1950 r. w sprawie uzupełnienia 
uchwały Rady Ministrów z 5.V.1950 r. w przedmiocie 
określenia przypadków usprawiedliwiających nieobecność 
w pracy oraz warunków i trybu usprawiedliwienia nieo- 
beeności (Monitor Polski Nr A-62, poz. 719). d 

P. O. — Prezesa R. M. Nr 2 z 31.V.1950 r. w sprawie 
wykonania postanowień ustawy o socjalistyczmej dyscy- 
plinie pracy (Monitor Polski Nr A-66, poz. 776). 

R. -— R. M. z 3.V1.1950 r. w sprawie ustalenia norm 
szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu re- 
alizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. R. P. 
Nr 26, poz. 254 i Nr 39, poz. 362). 


AR RME SVE 1950 r. w sprawie trybu wyplaty od- 


szkodowania za wywłaszczame nieruchomości (Dz. U. 
R. P. Nr 26, poz. 235). 

P. 0. — P.K.P.G. z 3.V1.1950 r. w sprawie obowiazku 
uzasadniamia przez odbiorców zamówień ma cement por- 
tlandzki 350 (Biuletyn P.K.P.G. Nr 12, poz. 158). 

Z. — M. B. z 6.VI.1950 r. w sprawie skreślania niektó- 
rych spółdzielni z wykazu (Dz. Urz. M. B. Nr 8, poz. 87). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 6.VI.1950 x. w sprawie robót 
budowlano-montażowvch nie obietvch katalogiem Norm 
i Cen (Biuletyn P.K.P.G. Nr 18. poz. 156). r 
Przew. P.K.P.G. z 7.VI.1950 r. w sprawie termi- 
nów sporządzania planów zaopatrzenia przedsiębiorstw 
bndowlanc-montażowych w sprzęt budowlany na rok 1951 
(Znak IN58-01-111—Biuletyn P.K.P.G. Nr 12, poz. 149). 


P. O. — M. B. z 7.VI.1950 r. w sprawie stosowania ce- 
gieł połówek (Dz. Urz. M. B. Nr 8, poz. 95). 

P. O. — P.K.P.G. z 10.VI.1950 r. w sprawie przesyła- 
nia P.K.P.G. zbiorczych miesięcznych sprawozdań sta- 
tystycznych z działalności przedsiębiorstw budowlano- 
montażowych, geodezyjnych i biur projektów (Biuletyn 
P.K.P.G. Nr 18, poz. 159). 

O. — M. B. z 16.VI.1950 r. Nr 30 o protokółach ogię- 
dzin nieruchomości w związku z wypadkiem przy bu- 
dowie lub rozbiórce (Dz. Urz. M. B. Nr 9, poz. 101). 

O. — M. B. z 16.VI.1950 r. Nr 31 w sprawie jednolrte- 
go typu upoważnień do odbioru dostaw (Dz. Urz. M. B 
Nr 9, poz. 102). 

P. O. — M. B. z 26.VI[.1950 r. w sprawie stosowania 
instrukcji Nr 20 i 23 P.K.P.G. w zakresie dokumentacji 
technicznej przez organizacje projektowe (Dz. Urz. M. 
B. Nr 9, moz. 106). 

T. — M. B. Nr 2 z 28.VI.1950 r. w sprawie wynaera- 
dzanią nraktykantów za praktyki wakacyjne (Dz. Urz. 
M. B. Nr 13, poz. 154). 

O. — M. B. z 28.VT.1950 r. Nr 33 w sprawie ovlanowa- 
nia kasowego (Dz. Urz. M. B. Nr 9, poz. 103). 


Z. — M. B. z 30.VI.1950 r. w sprawie stosowania no- 
wych metod obliczania i wvmiarowamia konstrukcji sta- 
lowych (Dz. Urz. M. B. Nr 10. poz. 109). 

O. — M. B. z 1.VII.1950 r. Nr 35 w sprawie przestrze- 
mania przepisów kwaterunkowvch nrzy zwalnianin ło- 
kali nrzez urzędy i instvtucie na ohszarze m. st. War- 
szawy (Dz. Urz. M. B. Nr 9, poz. 104). 

7. — M. B. z 8.VII.1950 r. w sorawie zakazu dolony- 
wania zmian w projektach smorzadzamvch nrzez biura 
ńroiektowe i przeróbek w toku robót (Dz. Urz. M. B. 
Nr 9, noz. 98). 

7. — M. B. z 3.VIT.1950 r. w sprawie stosowania pod- 
okienników „lastrieo* (Dz. Urz. M. B. Nr 9, poz. 99). 
O. — M. B. z 6.VII.1950 r. Nr 36 w sprawie ustalenia 
podziału na nadawcę i odbiorcę obowiązujących kolejo- 
wych opłat i kosztów i odpowiedzialności za szkody w 
czasie trw?nia transportu (Dz. Urz. M. B. Nr 10, poz. 
115). 

Z. 2 M. B. z 7.VTI.1950 r. w sprawie przedsiębiorstw 
i zakładów .mmnieiszych“:w rozumieniu przepisów o 
prawach i obowiązkach głównych (starszych) księmo- 
wych mrzedsiebiorstw i zakładów uspołecznionych (Dz. 
Unz. M. B. Nr 10, poz. 110). 

Z. — M. B. z 10.VII.1950 r. w sprawie trybu oraz wa- 
rumków zdawania i odbioru nowowznoszonych budvn- 
ków mieszkalnych Zakładu Osiedli Robotniczych (Dz. 
Urz. M. B. Nr 10, poz. 111). 


Sir. 11 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI Nr 4 

577. P. O. — M. B. z 10.VII.1950 r. w sprawie postępowania | 600. I. — M. B. Nr 4 z 8.VIII.1950 r. w sprawie dodatku za 
RIT drewna w zakładach (Dz. Urz. M. B. Nr prace przy 2 lub 3-ch zmianach dla technicznych pra- 

„ Poz. . cowników umysłowych (Dz. Urz. M. B. Nr 13, poz. 156). 

BB, Z — M. B. z 11.VII.1950 r. w sprawie sporządzania | 601. I. — M. B. Nr 5 z 8.VIII.1950 r. w sprawie treści umów 

ww, RW harmonogramów robót (Dz. Urz. M. o prace (listów angażujących) (Dz. Urz. M. B. Nr 13, 
. Nr 9, poz. 100). poz. 157). 

579. O. — M. B. z 11.VIL1950 r. Nr 37 w sprawie stosowa- | 602. I. — M. B. Nr 6 z 8.VIII.1950 r. w sprawie przewozu 

ię ro ć RAA sy WARCE i murów (Dz. pracowników = O własnym taborem (Dz. Urz. M. 
TZ. M. D. Nr 5, poz, : B. Nr 13, poz. 158). 

580. I. = Przew. P.K.P.G. i Ministra Finansów z 11.VII. 603. O. — M. B. z 10.VIII.1950 r. Nr 40 w sprawie obsady 
1950 r. w sprawie zakresu i trybu bankowej kontroli wydziałów budownictwa w prezydiach powiatowych rad 
a = inwestycji (Biuletyn P.K.P.G. Nr 15, poz. narodowych (Dz, Urz. M. B. Nr 11, poz. 126). 

581. P. O. — M. B. z 12.VI1.1950 r. w sprawie terminowego | 0% Uchwata RAR ae Wadą (Monitor Polski Nz 
składamia rachunków ostatecznych oraz usuwania uste- A-94, poz. 1188) i 
rek (Dz. Urz. M. B. Nr 10, poz. 117). 605. O. — M. B. z 12.VIII.1950 r. Nr 41 w sprawie ustalenia 

582. Wytyczne M. B. z 12.VII.1950 r. w sprawie stosowania wysokości zaległych należności za roboty wykonane w 
kontrolnych jednostek wskaźników kubatury dla nie- | latach 1946 — 1949 (Dz. Urz. M. B. Nr 11, poz. 127). 
których budowli (Dz. Urz. M. B. Nr 10, poz. 118). 606. Z. — Przew. P.K.P.G. z 12.VIII.1950 r. w sprawie szko- 

583. Z. — M. B. z 14.V1I.1950 r. w sprawie skreślenia z wy- lenia techników normowania pracy i chronometrażystów 
kazu spółdzielni, którym mogą być udzielane zamówie- dla przedsiebiorstw przemysłowych i usługowych (Biu- 
nia na równi z brzedsiębiorstwami państwowymi (Dz. letyn P.K.P.G. Nr 19, poz. 219). 

Urz. M. B. Nr 10, poz. 114). 607. I. — M. B. z 15.VIII.1950 r. w sprawie właściwości pre- 

584, U. z 18.VII.1950 r. o zapewnieniu bezpieczeństwa į hi- zydińów powiatowych rad narodowych w zakresie spraw 
gieny pracy przy budowie i obsłudze maszyn i urządzeń budowlanych i nlanowania przestrzennego (Dz. Urz. M. 
technicznych (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 330). B. Nr 11, poz. 135). 

585. Z. — M. B. z 20.VII.1950 r. w sprawie obowiązku in- | 608. P. Os — M. B. z 15.VIII.1950 r. w sprawie trybu zle- 
wentaryzowania instalacji podziemnych na terenach z camia robót na r. 1951 (Dz. Urz. M. B. Nr 11, poz. 134). 
zabudową zniszczoną (Dz. Urz. M. B. Nr 10, poz. 113). | 609. O. — M. B. z 16.VIII.1950 r. Nr 42 w sprawie stano- 

586. Z. — M. B. z 20.VIL.1950 r. w sprawie wykomywania wisk kierowniczych w wydziale budownictwa prezydium 
instalacji dla radiofonii przewodowej w budynkach wojewódzkiej rady narodowej. (Dz, Urz. M. B. Nr 11, 
wznoszonych, przebudowanych i odbudowanych przez noz. 128). y 
Zakład Osiedli Robotniczych (Dz. Urz. M. B. Nr 10, 610. O. — Min. Skarbu z 16.VIII.1950 r. w sprawie przeka- 
poz. 112). zvwania nieruchomości na podstawie dekretu z 26.IV. 

587. Z. — Przew. P.K.P.G. z 21.VII.1950 r. w sprawie ogól- 1949 r. (Nr OR. 24054/2/50 — (Dz. Urz. Min. Finan- 
nych zasad planowania, wykomywania i finansowania sów Nr 22, poz. 129). : 
remontów (Biuletyn P.K.P.G. Nr 16, poz. 188). 611. P. O. = M. R. a 28.VTIT 1950 r. w snrawie tymezasowano 

588. O. — M. B. z 27.VII.1950 r. Nr 39 w sprawie spraw- Riga r KE, a słonik A tog 
dzania obliczeń statycznych przy zatwierdzaniu projek- TAR? MONOLOWYG Ś a *. r R GN OWO 27 ý 
tów budowlanych (Dz. Urz. M. B. Nr 10, poz. 116). 612. RE e SUVER r. kał ny Seme E e 

589. Z. — Przew. P.K.P.G. z 27.VHI.1950 r. w sprawie trybu PERE ZI A p OO a A Pe CSIO 
zlecania wykonywania dokumentacji technicznej dla po- AE „CE Budownictwa (Dz. Urz. M. B. Nr 
(a ZW READ AUT ŚWAAPIE GANI M8. łą osi Buen GRAŚ O A EJ 

590. Z. — Przew. P.K.P.G. z 28.VII.1950 r. w sprawie osz- | RA) warunków dostaw (Biuletyn P.K.P.G. Nr 20, poz. 
je EPE ok ar Doo Sa | M w MOG PWK A w, sprawie mo- 

591. Z. — M. B. z 28.VII.1950 r. w sprawie trybu postępo- olaa komisiado, spraw Rosoodank kamieniem. (ARA 
wania przy uznaniu projektów z zakresu architektury, | „_ letyn P.K P.G. Nr a noz. 220). Pm $ 
urbanistyki, sztuki dekoracyjnej, architektury wnętrz, | 15. P. O. — M. B. z 28.VIIT.1950 T: W Spraw, MOSCATI 
architektury krajobrazu lub rzeźby za posiadajace wy- instrukcii P.K.P.G. Nr 20 i 23 (Dz. U. M. B. Nr 12, 
bitne wartości plastyczne (Mom. Pol. Nr A-91, poz. noz. 142), d= 4 
1131). 616. Z. — Prezesa R. M, Przew. P.K.P.G. i Ministrów Fi- 

592. Z. — M. B. z 31.VII.1950 r. o powołaniu instruktorów nansów Budownictwa i innych z 31.VIII.1950 r. w spra- 
i organizacji pokazów zeswołowych metod pracy na bu- wie udzielania zamówień centralom prywatnego prze- 
dowach (Dz. Urz. M. B. Nr 11, poz. 120). mysłu oraz w sprawie amoy przyjęcia zamówień przez 

593. P. O. — M. B. z 3LVIL1950 r. w sprawie oszczednej e» e ia e =P SAR" ONAR 
arge pi o eT GD Wy „(Da „Urz „M. E i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorzadu oraz nie- 

594. Z. — M. B. z 81.VII.1950 r. w sprawie stosowania kru- Ao BID 0:3 NACE „ono AAA 
szywa do robót betonowych i żelbetowych (Dz. Urz. M. Z o ról z 7 i = 
p DE ila era EO). r» 5 "= kz Sm AO rfk Mosoti 

595. O. — Przew. P.K.P.G, z 1.VIII.1950 r. w sprawie wyja- (Biuletwn PK PG NE 19 K Rz *222) a | 
śnienia $ 8 pkt, 7.uchwały Rady Ministrów m 171V. | „e O M B Nz dA 2 LIX1OBO r w spamie zmaańęć 
1950 r. — Instrukcja Nr 6 w sprawie organizacji i za- i kólnika N "17 ; BIV 1950 r (Dz. Urz M B. Nr 12 
kresu działania wojewódzkich oraz powiatowych komi- z. 138) e aoa $ p www 3 
T e e LAC SANA R 619. P. O. — M. B. z 1.[X.1950 r. w sprawie warunków zda- 

596. I. — Przew. P.K.P.G. i Ministra Finansów z 3.VIII. Urz. M. W zaa mieszkalnych Z.0.R. (Dz. 
1950 r. w sprawie pokrywania kosztów dokumentacji RPA a p š ; R: D 
inwestycji. realizowanych w 1950 i 1951 r. (znak INIC- 820. == PRZ re P N a RECE 
ae a KC „ea Ok o nia. dokumentacji technicznej dla inwestycji (Biuletyn 

597. Z. — M. B. z 7.VIII.1950 r. w sprawie kosztów ogólnych PKPG Nr 19, poz. 228). 
A e pi Veini i instalacyjnych (Dz. Urz. | 621. O. -- M. B. Nr 45 z 25.1X.1950 r. w sprawie udzielania 

A: , ; p lopów głó starszym) księgowym z. Urz. M. 

598. Z. — M. B. z 7.VIII.1950 r. w sprawie ustalenia noś- B. Nr 12, BY o. Aż 

„Ak DL pod budowę (Dz. Urz. | 622. O. — M. B. M > z Rai n y mad n. 
iade : . : zewozu materiałów lowlanyc owarów z. 

599. I — M. B. Nr 3 z 8.VIII.1950 r. w sprawie czasu pracv kie M. B. Nr 12, poz. 140). 4 

i wynagrodzeń członków zawodowej straży pożarnej i | 623, U. — Prezydium K.E.R.M. z 5.1X.1950 r. w sprawie 


strażników straży przemysłowej oraz uzupełnienie in- 
strukcji Nr 3 wydame 26.X.1950 r. (Dz. Urz. M. B. Nr 
18, poz. 155). 


warunków odbioru robót budowłano-montażowych wy- 
konanych do dnia 31.XII.1949 r. (Biuletyn P.K.P.G. Nr 
19, poz. 218). 


Nr 4 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


624. R. —R. M. z 6.1X.1950 r. w sprawie zniesienia Biura | 


625. 


626. 


627. 


628. 
629. 


630. 


631. 


638. 


634. 


635. 


636. 


637. 


638. 


639. 


640. 


641. 
642. 


643. 


644. 


645. 


Odbudowy Stolicy (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 375). 

U. — R. M. z 6.1X.1950 r. w sprawie zasad organizacji 
finansowej i systemu finansowego państwowych przed- 
siębiorstw podlegających władzom terenowym (Mon. 
Pol. Nr A-102, poz. 1284), 

I — M. B. Nr 10 z 9.1X.1950 r. w sprawie stosowania 
katalogu norm część VIII — roboty stolarskie warszta- 
towe (Dz. Urz. M. B. Nr 13, poz. 161). 

P. O. — M. B. z 141X.1950 r. w sprawie sprawdzania 
opłat przewozowych (Dz. Urz. M. B. Nr 12, poz. 144). 


Z. — Przew. P.K.P.G. z 18.IX.1950 r. w sprawie zasad 
oszczednego projektowania (Biuletyn P.K.P.G. Nr ZAL; 
poz. 230). 

Z. = Przew. P.K.P.G. z 181X.1950 r. w sprawie kon- 
troli prac projektowych w biurach projektów (Biuletyn 
P.K.P.G. Nr 21, poz. 231). 

P: O. — P. K.P.G. z 18.1X.1950 r, w sprawie interpre- 
tacji przepisów Instrukcji Nr 20 co do zakresu trybu 
uzgadniamia lokalizacji ogólnej i szczegółowej obiektów 
inwestycyjnych (Biuletyn P.K.P.G. Nr 2d poz. 237). 
P. O. — P.K.P.G. z 19.1X.1950 r. w sprawie zawierania 
przez inwestorów umów wstępnych z inspektoratami 
AA na rok 1951 (Biuletyn P.K.P.G. Nr 21, poz. 


. D. — z 21.1X.1950 r. o rozgraniczeniu mieruchomości 


Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych dla re- 
alizacji narodowvch planów gospodarczych (Dz. U. R. 
P. Nr 44, poz. 398). 

I. — M. B. Nr 9 z 22.IX.1950 r. w smrawie należności 
za podróże służbowe pracowników podleełvch Minister- 
stwu Budownictwa oraz pracowników Zakładu Osiedli 
N i jego agend (Dz. Urz. M. B. Nr 13, poz. 
Z. — M. B. z 23.IX.1950 r. w sprawie zlecania doku- 
mentacji technicznej Cemtralnemu Biuru Projektów Ar- 
chitektonicznych i Budowlanvch — państwowe przedsie- 
biorstwo wyodrebnione (Dz. Urz. M. B. Nr. 12, poz. 136). 
Uchwała — P. R. z 27.1X.1950 r. w sprawie rozciąznię- 
cia mocy obowiazuiacej uchwały Komitetu FEkonomicz- 
nego Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1948 r. w spra- 
wie pokrywania rachunków przejściowvch za wykonane 
roboty budowlane na rachunki za roboty budowlane 
wvkomane n"zez budowlame spółdzielnie pracy (Monitor 
Polski Nr A-107. noz. 1344). 

7. — M. K. z 27.IX.1950 r. w smrawie snosobu snorza- 
dzamia kosztorysu urzędowego (Monitor Polski Nr. A- 
127, poz. 1572). 

Z. — M. K. z 271X.1950 r. w smrawie szezegółtoweso 
postenowania w dziale Ministerstwa Komumikacii nrzy 
udzielanin zamówień w trvhie bezprzetargowym osobom 
innym. niż wymienione w § 8 rozporzadzenia Rady Mi- 
nistrów 7 dmia 19 luteco 1949 r. w sprawie dostaw, ro- 
bót i usłue na rzecz Skarbu Państwa, samorzadu oraz 
niektórych katerorii osób prawnych (Monitor Polski 
Nr A-127. poz. 1573). 

I. — M R. Nr 11 7z 27.1X.1950 r. w snrawie należności 
za nrzeniesienia służbowe nracowników mrzedsiebiorstw 
nodlaołych Ministrowi Budownictwa oraz pracowników 
Zakładn Osiedli Pohntniczych i jego agend (Dz. Urz. M. 
R. Nr 13, noz. 162). 

Z —- M. K. 7 27.1X.1950 r. w sprawie zatwierdzenia 
„Instrukei o dostawach. robotach i usłuoach dla ko- 
munikacji* (Dz. 1. M. K. Nr 14, noz. 316). 

Z. — M. B. 7 4X.1950 r. w sprawie stosowania prefa- 
brykatów w budownictwie ze szczególnym uwzelednie- 
niem budownictwa seryjnego i masowego (Dz. U. M. B. 
WY 12: oz. "13" 

Z. — Przew. P.K.P.G. z 6.X.1950 r. w sprawie przygo- 
towania podstaw stosowania nłyt milśniowvch w budo- 
wnictwie (Biuletvn P.K.P.G. Nr 22, poz. 244). 

P. O. — PK.P.G. z 6.X.1950 r. w snrawie gabinetów 
projektowych w biurach projektów (Biuletyn P.K.P.G. 
Nr 22, poz. 254). 

P. O. — P.K.P.G. z 7.X.1950 r. w sprawie powoływania 
Komisji Ocenv Proiektów Inwestvcyjnvch przy wrezv- 
diach wojewódzkich rad narodowych (Biuletvn P.K.P.G. 
Nr 22. moz. 255). 

Z. — M. R. z 8.X.1950 r. w sprawie trybu zlecania wy- 
konamia dokumentacii technicznei dla potrzeb planu in- 
westycyjnego (Dz. Urz. M. B. Nr 18. poz. 147). 

P. O. — M. B. z 9.X.1950 r. w sprawie kompetencji Ko- 
misji Ocen Projektów Inwestycyjnych (KOPI) inwesto- 
rów: podległych Ministerstwu Budownictwa oraz władz, 


| 646. 


647. 


648. 


649. 


650. 


651. 


652. 


653. 


654. 


655. 
656. 


657, 


658. 
659. 


660. 


661. 


662. 


663. 


664. 


665. 


666. 


667. 


668. 
669. 


które K.O.P.I. powołały w zakresie sporządzania i za- 
twierdzania dokumentacji technieznej (Dz. Urz. M. B. 
Nr 18, poz. 165). 

I — M. B. Nr 12 z 10.X.1950 r. w sprawie zaszerego- 
wania techników normowania pracy (Dz. Urz. M. B. Nr 
13, poz. 163). 

Z. — M. B. z 12.X.1950 r. w sprawie powołania Za- 
kładu Standartów Budowlanych w Instytucie Urbani- 
styki i Architektury (Dz. Urz. M. B. Nr 18, poz. 145). 
Z. — M. B. z 12.X.1950 r. w sprawie nadania statutu 
Instytutowi Techniki Budowlanej (Monitor Polski Nr 
A-112, poz. 1408). 

Uchwała — P. R. z 14.X.1950 r. o prźekazaniu zarządu 
społecznych osiedli i domów pracowniczych właściwym 
radom narodowym (Monitor Polski Nr A-112, poz. 140 7). 
R. — R. M. z 14.X.1950 r. w sprawie właściwości władz 
try bu postępowania w niektórych przypadkach naby- 
wania nieruchomości i praw rzeczowych ograniczonych 
niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospo- 

darczych (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 435). 

Z. — M. B. z 14.X.1950 r. w sprawie powołania „Komi- 
svj Standartów Budowlanych* w Instytucie Urbanisty- 
ki i Architektury (Dz. Urz. M. B. Nr 18, poz. 146). 

Z. — M. B. z 14.X.1950 r. w smrawie wstepu przed- 
stawicieli Inspekcji Pracy do naństwowvch i bedacvch 
w zarządzie naństwowym zakładów pracy (Dz.Urz.M.B. 
Nr 13. poz. 151). 

O. — M. B. Nr 47 z 16.X.1950 r. w sprawie prowadzenie 
hoteli robotniczych (Dz. Urz. M. B. Nr 13, poz. 164). 

Z. M. B. z 16.X.1950 r. w sprawie unrawnień do 
używania tvtułu i odznaki ..Maszymista Snrzętu Budo- 
wlanego” (Dz Trz. M R. Nr 18, noz. 153). 

P. O. — PK.P.G. z 17.X.1950 r. w sprawie korzvstamia 
z kredvtu antycypacyjnego (Biuletyn P.K.P.G. Nr 22 
noz. 256). 

Z. — Przew. PKPG. z 17.X.1950 r. w snrawie po- 
wołania Komisji do onracowania normatvwów projekto- 
wania (Biuletyn P.K.P.G. Nr 22, poz. 247). 

P. O. — PK.P.G. z 17.X.1950 r. w sprawie opracowa- 
nia nlanu usłue akcji socjalnej na rok 1951 (Biuletyn 
P.K.P.G. Nr 22. noz. 257). 

7. — Przew. P.K.P.G. z 20.X.1950 r. w sprawie osta- 
tecznego odbioru robót budownictwa inwestycyjnego. 
wykonanvch przed rozpoczeciem Planu 6-letniego (Biu- 
letvn P.K.P.G Nr 7992. noz 7248Y. 

TTehwała — R. M. z 21.X.1950 r. o zmienie instrukcji 
Nr 3 w sprawie tworzenia wvdziałów i referatów pre- 
zwdiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-121, poz. 
1480). 

Uchwała — R. M. z 21.X.1950 r. w snrawie dziennika 
urzednwego woiewódzkich rad narodowych (Monitor 
Pnlski Nr A-124. poz. 1535). 

TTehwała — P. R. z 21.X.1950 r. w snrawie zasad orga- 
nizaeji terenowego nrzemvsłu materiałów budowlanych 
(Momitor Polski Nr A-121, poz. 1488). 

7 — M. R. 7 9A,X.19R0 r. wvdane w porozumienin z Mi- 
nistrem Pracv i Onieki Svołecznei w snrawie zwiel-s7a- 
nia onieki nad zamiejscowymi robotnikami (Dz.Urz.M.R. 
Nr 18, noz. 148). 

Z. — P.K.P.G. z 25.X.1950 r. w sprawie wstrzvmania 
wvkonvwania robót elewacyjnych  (B'uletyn P.K.P.G. 
Nr 23. noz. 266). 

7. — M. B. 7 26.X.1950 r. wydane w porozumieniu ze 
Zwiazkiem Zawodowvm Pracowników Budownictwa, 
Ceramiki i Pokrewnych Zawodów w sprawie norm pra- 
cv na roboty remontowo-montażowe wykonywane 
w warsztatach usługowych nrzedsiebiorstw nodlertvch 
Ministerstwu Budownictwa: (Dz. Urz. M. B. Nr 14, 
moz. 169). 

D. — z 26.X.1950 r. o przekazaniu sądom powszech- 
nym soraw w zakresie sądownictwa pracy (Dz. U. 
R. P. Nr 49, poz. 446). 

D. — z 26.X.1950 r. o przedsiebiorstwach państwowych 

(Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 439). 

R. — R. M. z 26.X.1950 r. w sprawie wyłączenia nie- 
których przedsiębiorstw spod działania przepisów de- 
kretu z 26.X.1950 r. o przedsiebiorstwach państwo- 
wych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 470). 

D. — z 26.X.1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego 

(Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 440). 

Z. Przew. P.K.P.G. z 27.X.1950 r. w sprawie trybu 
dystrybueji i zaopatrzenia w materiały na r. 1951 (Biu- 
letyn P.K.P.G. Nr 28, poz. 268). 
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670. O. — M. B. Nr 49 z 27.X.1950 r. w sprawie współpra- | 695. R. — R. M. z 15.X1.1950 r. w sprawie organizacji pań- 
cy ze Społeczną Inspekcją Pracy (Dz. Urz. M. B. stwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania 
Nr 14, poz. 178). | arbitrażowego (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 484), 

671. O. — M. B. Nr 48 z 28.X.1950 r. w sprawie zwolnienia | 696. R. — M. B. z 17.X1.1950 r. w sprawie tymczasowych 
od składania zabezpieczeń (Dz. U. M.B. Nr 14, poz. 172). ulgowych przepisów budowlanych (Dz. U. R. P. Nr 53, 

672. Z. — M. K. z 30.X.1950 r. w sprawie szczegółowych poz. 487). 
warunków odbioru dostaw i robót oraz sposobu prze- | 697. R. — R. M. z 15.X1.1950 r. zmieniające rozporządzenie 
prowadzania rozrachunków za wykonane dostawy i ro- w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nierucho- 
boty (Monitor Polski Nr A-127, poz. 1575). mości nabywanych w celu realizacji narodowych planów 

673. Z. — M. K. z 30.X.1950 r. w sprawie wadiów, zabez- gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 482). 

a A ke i zaliczek (Mon. Pol. Nr A-127, | ggg. Z. — Przew. P.KP.G. z 18.X1.1950 r. w sprawie przy- 
poz. 5 śpi i i Á jn 1950 r. 

674. Z. — M. K. z 30.X.1950 r. określające skład i zakres (Suit Zi NE KORONA ać 2S 
ennio poeta npowy eh Kij APO > 699. Z. — M. B. z 18.X1.1950 r. w sprawie pokrywania wy- 
postępowania przy przeprowadzaniu przetargu i udzie- E ; mac” TA: ; F i 
RAR E i SEO. > e datków związanych z organizacją i działalnością klu- 
ianiu zamówień w dziale Ministerstwa Komunikacji A hniki i jonalizkcju (Dz.U. M. BONE IE 

grz, (Monitor Polski Nr A-127, poz. 1574). ka 10 200 Wy i aa T E ca: 2 5 

5. P. O. — P.K.P.G. z 30.X.1950 r. w sprawie komórek ES > r JRR r 
organizacyjnych dla spraw kapitalnych tanawiów w re- | 700. Z. — M. B. z 20.41.1950 ZAW Buk E O Re 
sortach nieprzemysłowych (Biuletyn P.K.P.G. Nr 23 petencji niektórych wydziałów budownictwa prezydiów 
poz. 275) y ESKA AB. p rad narodowych w zakresie zatwierdzania programów 

EZ i i. R 4.81.X.1980, ra EO Fw techniczno-budowlanych TRACE projektów szki- 
wego na budowach (Dz. U. M. B. Nr 14, poz. 167). cowych (Dz. U. M. B. Nr 15, poz. 182). 4 

677. Z. — M. B. z 81.X.1950 r. w sprawie sporządzenia | 701. P. O. — M. B. z 20.X1.1950 r. w sprawie koordynacji 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji planu 6-letniego (Dz. U. M. B. Nr 16, 
części województwa krakowskiego (Dz. Urz. M. B. poz. 200). : : x Ę 
Nr 14, poz. 166). 702. P. O. — P.K.P.G. z 20.X1.1950 r. w sprawie zawierania 

678. Z. — M. B. z 2.XI.1950 r. w sprawie oszczędzania stali umów przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Biu- 
w budownietwie (Dz. U. M. B. Nr 14, poz. 171), letyn P.K.P.G. Nr 26, poz. 297). 

679. Z. — Przew. P.K.P.G. z 3.X1.1950 r. w sprawie zasad 703. O. — M. B. Nr 53 z 20.XI.1950 r. w sprawie trybu po- 
dystrybucji narzędzi w r. 1951 (Biuletyn P.K.P.G. stępowania przy uzyskiwaniu lokali przez instytucje 
Nr 23, poz. 272). podległe Ministerstwu Budownictwa (Dz. U. M. B. 

680. Z. — Przew. P.K.P.G. z 4.XI.1950 r. w sprawie zawie- Nr 15, poz. 186). 
rania umów o wykonanie robót budownictwa inwesty- | 704. Z. — Przew. P.K.P.G. z 20.XI.1950 r. w sprawie walki 
cyjnego (Monitor Polski Nr A-125, poz. 1558). z analfabetyzmem w zakładach pracy (Biuletyn P.K.P.G. 

681. Z. — M. B. z 4.XI.1950 r. w sprawie zmiany cen kosz- Nr 25, poz. 292). 
torysowych w czasie wykonywania robót budowlanych | 705. Z. — M. F. z 22.XI.1950 r. w sprawie sporządzania 
(Dz. U. M. B. Nr 14, poz. 170). w mowym pieniądzu rachunków przejściowych i osta- 

682. Z. — M. B. z 7.XI.1950 r. w sprawie inwentaryzacji tecznych z tytułu robót wykonanych przez przedsię- 
oraz prac przygotowawczych» do zamknięć rachunko- biorstwa wykonawstwa inwestycyjnego oraz w sprawie 
wych za 1950 r. w przedsiębiorstwach podległych Mini- przeliczenia ńa nowy pieniądz kosztorysów (Monitor 
sterstwu Budownictwa (Dz. U. M. B. Nr 15, poz. 178). Polski Nr A-127, poz. 1571). 

683. O. — M. B. Nr 50 z 7.XI.1950 r. w sprawie użytkowa- | 706. Z. — M. B. z 24.X1.1950 r. w sprawie trybu postępo- 
nia samochodów osobowych (Dz. U. M. B. Nr 14, wania w Ministerstwie Budownietwa przy opracowywa- 
poz. 174). | niu, uzgadnianiu, wydawaniu i ogłaszaniu aktów pra- 

634. O. — M. Z, Nr 78/50 z 7.X1.1950 r. w sprawie współ- wodawczych EZ innych aktów prawnych (Dz. U. M. B. 
działania organów służby sanitarnej w planowaniu Nr 16, poz. 191). i 
aa 50 mi budownictwie (Dz. Urz. M. Z. Nr 22, | 707. Z. — Przew. P.K.P.G. z 25.XI.1950 r. zmieniające za- 
RE" ; „3 aa ; si Š 

685. Z. — Przew. P.K.P.G. z 8.XI.1950 r. w sprawie urzą- sic By MIŚ A m. a ET a 
dzeń, wpływających na oszczędnościowe zużycie paliw Nr 25, poz. 294). j 
w kotłowniach (Biuletyn P.K.P.G. Nr 24, poz. 279). 708. Z. — Przew. P.K.P.G. z 25.X1.1950 r. w sprawie przy- 

686. Z. — Przew. P.K.P.G. z 10.XI.1950 r. w sprawie ener- śpieszenia opracowania i zalswilewiiaewih  AGltsĆ ela pro- 
getyków cieplnych i instruktorów opałowych w przed- jektów inwestycyjnych (Biuletyn P.K.P.G. Nr 25 
siębiorstwach (Biuletyn P.K.P.G. Nr 25, poz. 287), poz. 293). i 

687. Z. — Przew. P.K.P.G. z 10.XI.1950 r. w sprawie trybu | 709. Komunikat M. B. Nr 1 B. Z. z 25.X1.1950 r. w sprawie 
zaopatrzenia i rozdzielnictwa stali szlachetnej na rok komunikatów Polskiego Radia pt. „Komunikat Państwo- 
1951 (Biuletyn P.K.P.G. Nr 24, poz. 281). wego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego dla 

688. Z. — M. B. z 11.XI.1950 r. w sprawie sprzedaży moto- państwowych potrzeb gospodareczych* (Dz. U. M. B 
cykli pracownikom w ramach etatów samochodowych Nr 14, str. 8), = w: O SZNEM 
(Dz. U. M. B. Nr 16, poz. 194). 710. Z. — Przew. P.K.P.G. i Ministra Leśnictwa z 27.X1.1950 

689. O. — M. B. Nr 52 z 13.X1.1950 r. w sprawie stosowa- r. w sprawie stosowania niektórych sortymentów tarci- 
nia projektu normy PN/B-199 „Komstrukcje żelbetowe. cy (Biuletyn P.K.P.G. Nr 24, poz. 277). 

Na aga statyczne i projektowanie" (Dz. U. M. 8. | gy, p. 0. M. B. z 29.X1.1950 r. w sprawie podstaw ka]- 
A= OP kulacji cen kosztorysowych w latach 1946—1949 (Dz. U 

690. P. O. a M. A z 13.XI.1950 r. w sprawie niestosowa- M.B Nr 16 poz 199), "Me 
nia niektórych ograniczeń do osób uprawnionych do dc, U F i 5 sái 
kierowania robotami budowlanymi i sporządzania pro- OE N, s) A E Ta PEEVE CE Aa 
jektów (planów) tych robót (Dz. U. M. B. Nr 14 wej zmiany instru cji z 2.VI.1950 r. w sprawie wza- 
poz. 176). , A RÓ E a BT R a WA 

691. Z. — M. B. z 14.XL1950 r. w sprawie wzmożenia dy- MAKR OWEŻ EWS 77 200 BEES So i te NTO — 
scypliny w dziedzinie obliczania i potrącania bad, MA > Po Ee wakómy Na przedsiębiorstwa 
od wynagrodzeń i składki na S.F.O. „C“ (Dz. U. M. B. państwowe ( Hai EON ANE o PY EA | 
Nr 15, poz. 179), 718. Z. — M. B. z 30.XL1950 r. w sprawie ustamowienia 

692. P. O. — P.K.P.G. z 14.XI.1950 r. w sprawie sporządza- „Norm nakładu pracy przy sporządzaniu dokumentacji 
nia planów kapitalnych remontów o charakterze budo- technicznej w zakresie planowania miast i osiedli (Dz. 
wlano-montażowym, zaplanowanych do wykonania sy- U. M. B. Nr 16, poz. 188). y 
stemem gospodarczym w 1951 r. (Biuletyn P.K.P.G. Il 2, (0, — P.K.P.G. z 2.XII.1950 r. w sprawie przekazy- 
Nr 24, poz. 285). : wania zakładów przemysłu materiałów budowlanych 

693. Z. — Przew. P.K.P.G. z 15.X1.1950 r. w sprawie try- (Biuletyn P.K.P.G. Nr 26, poz. 303). 
bu zaopatrzenia i rozdzielnictwa odlewów staliwnych | 715. Z. — M. B. z 2.XII.1950 r. w sprawie obowiązków in- 
w 1951 r. (Biuletyn P.K.P.G. Nr 25, poz. 288). spektorów wydziałów budownictwa, prezydiów rad na- 

694. P. O. — M. B. z 15.XI.1950 r. w sprawie wstrzymania rodowych oraz inspektorów nadzoru budowlanego 


wykonania mobót elewacyjnych (Dz. U. M. B. Nr 14, 
poz. 175). 


w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi 
w okresie zimowym (Dz. U. M. B. Nr 15, poz. 180). 


Nr 4 
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716. 


717. 


118. 


mo 


720. 


721. 


722. 


128. 


124. 


125. 


126. 


727. 


128. 


129. 


780. 


781. 
182. 
188. 


734. 


735. 


738. 


P. O. — P.K.P.G. z 4.XII.1950 r. w sprawie uzupełnie- 
nia i urealnienia zleceń na 1951 r. (Biuletyn P.K.P.G. 
Nr 26, poz. 305). 

P. O. — P.K.P.G. z 4.XII.1950 r. w sprawie usprawnie- 
nia pracy Komisji Oeeny Projektów Inwestycyjnych na 
szczeblu Centralnych i Naczelnych Inwestorów (Biule- 
tyn P.K.P.G. Nr 26, poz. 304). 

Uchwała — R. M. z 6.XII.1950 r. Instr. Nr 13 w sprawie 
zasad i trybu przekazywania radom narodowym nie- 
których przedsiębiorstw, zakładów i instytucji spośród 
podległych dotąd ministrom i innym urzędom centralnym 
(Monitor Polski Nr A-130, poz. 1623). 

O. — M. B. Nr 51 z 10.XII.1950 r. w sprawie zawiada- 
miania o zamierzonej rozbiórce budynku państwowego 
Dz. U. M. B. Nr 15 poz. 184). 

Komun. — M. B. Nr 3 B. Z, z 10.XII.1950 r. w sprawie 
uruchomienia poradni robót zimowych Instytutu Tech- 
niki Budowlanej (Dz. U. M. B. Nr 15, str. 12). 

P. O. — P.K.P.G. z 12.XI[.1950 r. w sprawie planów 
zaopatrzenia materiałowego na rok 1951 (Biuletyn 
P.K.P.G. Nr 26, poz. 306). 

P. O. — M. B. Nr 2 z 18.XII.1950 r. w sprawie obja- 
śnień przepisów rozporządzenia Ministra Budownictwa 
o tymczasowych ulgowych przepisach budowlanych 
(Dz. U. M. B. Nr 16, poz. 201). 

Z. — Przew. P.K.P.G. z 14.XII.1950 r. w sprawie obni- 
żenia kosztu obiektów projektowanych (Biuletyn 
P.K.P.G. Nr 26, poz. 302). 

Uchwała — P. R. z 14.XII.1950 r. w sprawie utworze- 
mia Biura do Spraw Gospodarki Metalami Nieżelazny- 
mi (Mcenitor Polski Nr A-133, poz. 1702). 

Uchwała — P. R. z 14.XII.1950 r. w sprawie zasad sfi- 
namsowania inwestycji w roku 1951 (Monitor Polski 
Nr A-188, poz. 1701), 

P. O. — P.K.P.G. z i4.XII.1950 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad realizacji zarządzenia Przew. 
P.K.P.G. Nr 229 z 27.X.1950 r. w sprawie trybu dystry- 
bucji i zaopatrzenia w materiały w roku 1951 (Biule- 
tyn P.K.P.G. Nr 1/51, poz. 7). 

P. O. — P.K.P.G. z 15.XII.1950 r. w sprawie składania 
do banków finansujących imwestycje zatwierdzonych 
wniosków dla Planu Inwestycyjnego na rok 1951 (Biu- 
letyn P.K.P.G. Nr 1/1, moz. 8). 

P. O — P.K.P.G. z 18.XII.1950 r. w sprawie zasad 
i trybu sporządzania planów przedsiębiorstw państwo- 
wego przemysłu terenowego materiałów budowlamych 
oraz finansowania tych przedsiębiorstw w pierwszym 
okresie działalności (Biuletyn P.K.P.G. Nr 1/51, poz. 9). 
Z. — Przew. P.K.P.G. z 18.XII.1950 r. w sprawie opra- 
cowania wskaźników planów terenowego przemysłu ma- 
teriałów budowlanych na rok 1951 (Biuletyn P.K.P.G. 
Nr 1/51, poz. 3). 

Z, — M. B. z 18.XII.1950 r. w sprawie cennika dla wy- 
ceny kosztorysów urzędowych (Dz. Urz. M. B. Nr 16, 
poz. 192). 

Z. — M. B. z 18.XII.1950 r. w sprawie zmiany Instruk- 
cji Tymczasowej Nr 2/K (Dz. U. M. B. Nr 16, poz. 189). 
Z. — M. B. z 18.XII.1950 r. w sprawie zmiany Instruk- 
cji Tymczasowej Nr 3/K (Dz. U. M. B. Nr 16, poz. 190). 
Z..— Przew. P.K.P.G. z 19.X1I.1950 r. w sprawie da- 
nych w zakresie potrzeb i możliwości wykonywamia re- 
montów maszyn, budynków i innych urządzeń w 1951 r. 
(Biuletyn P.K.P.G. Nr 1/51, poz. 4). 


P. O. — P.K.P.G. z 20.XII.1950 r. w sprawie analitycz- 
nej iksięgowości inwestycyjnej (Biuletyn P.K.P.G. Nr 2, 
poz. 19). 

R. — Prezesa R. M. oraz Ministrów Budownictwa i Fi- 
nansów z 20.XII.1950 r. w sprawie trybu powoływania 
rzeczoznawców w postępowaniu ustalającym 'odszkodo- 
wanie za mieruchomości wywłaszczone dla realizacji 
narodowych planów gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 3/51, 
poz. 19). 

O. — M. B. Nr 54 z 22.XII.1950 r. w sprawie stoso- 
wania typowego programu techniczno-budowlanego dla 
przedszkoli (Dz. U. M. B. Nr 16, poz. 196). 

O. — M. B. Nr 55 z 22.XII.1950 r. w sprawie stoso- 
wania typowego programu techniczno-budowlanego re- 
jonowej poradni matki i dziecka (Dz. U. M. B. Nr 16, 
poz. 197), 

Z. — Ministra Finansów z 22.XII.1950 x. w sprawie za- 
sad organizacji finansowej i systemu finansowego na 
rok 1951 przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego 
rozliczających się z budżetem centralnym (Monitor Pol- 
ski Nr A-28 1951 r., poz. 290). 


| 139. 


744. 


145. 


146. 


747. 


748. 


749. 


753. 


756. 


740. 


741. 


142. 


143. 


754. 


755. 


Z. — Przew. P.K.P.G. z 22.X1I.1950 r. w sprawie wy- 
sokości rabatów (marż) hurtowych i składowych na 
1951 r. (Biuletyn P.K.P.G. Nr 1/51, poz. 5). 
Konwencja Nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeń- 
stwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie 
28.VI.1937 r. ratyfikowana zgodnie z ustawą z 20.XII. 
1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 11 z 1951 r. poz. 83). 
Uchwała — P. R. z 23.XII.1950 r. w sprawie włączenia 
w skład ministerstw centralnych zarządów (Monitor 
Polski Nr A-5, poz. 68). 

Z. — M. B. i Oświaty z 23.X1I.1950 r. w sprawie prze- 
kazania Publicznej Biblioteki Technicznej w Warsza- 
wie Instytutowi Urbanistyki i Architektury (Dz. U. 
M. B. Nr 16, poz. 187). 

I. — M. B. z 23.XII.1950 r. w sprawie sporządzania 
projektów typowych przez Biura Projektowe, podległe 
Ministrowi Budownictwa (Dz. U. M. B. Nr 16, poz. 195). 
Uchwała — P. R. z 23.X11.1950 r. w sprawie budownic- 
twa zimowego (Monitor Polski Nr A-1/51, poz. 9). 

Z. — Przew. P.K.P.G. z 27.XII.1950 r. w sprawie sto- 
sowania blachy cynkowej w budownictwie (Biuletyn 
P.K.P.G. Nr 2/51, poz. 11). 

V Wykaz spółdzielni z 28.XII1.1950 r., którym mogą 
być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwa- 
mi państwowymi (Dz. U. M. B. Nr 16, poz. 198). 

R. — Ministra Handlu Wewnętrznego z 29.XII.1950 r. 
w sprawie wyboru miejsca budowy i urządzeń zakła- 
utylizacyjnych (Dz. U. R. P. Nr 4/51, poz. 35). 

U. — z 30.XII. 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw 
R. P. i Dziennika Urzędowego R. P. „Monitor Polski” 
(Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 524). 

Uchwała — R. M. z 30.XII.1950 r. w sprawie obniżki 
cen artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych (Mo- 
nibor Polski Nr A-1/51, poz. 6). 


. U. — z 30.XII.1950 r. o organizacji władz i instytucji 


w dziedzinie budownictwa (Dz. U. R.P. Nr 58, poz. 523). 


. R. — R. M. z 30.XII.1950 r. w sprawie zakresu działa- 


nia władz naczelnych w dziedzinie budownictwa (Dz. U. 
R. P. Nr 58, poz. 529). 

R. — R. M. z 30.XII.1950 r. w sprawie zakresu działa- 
nia i organizacji Komitetu do Spraw Urbanistyki i Ar- 
chitektury (Dz. U. R. P. Nr 58, poz, 530). 

Z. — Przew. P.K.P.G. z 30.XII.1950 r. w sprawie wy- 
sokości rabatów (marż) hurtowych i składowych na 
1951 r. (Biuletyn P.K.P.G. Nr 2/51, poz. 18). 

Z. — Przew. P.K.P.G. z 30.XII.1950 r. w sprawie wy- 
sokości rabatów (marż) detalicznych ma 1951 r. (Biu- 
letyn P.K.P.G. Nr 2/51, poz. 14), 

Z. — Ministra Finansów z 30.X11.1950 r. w sprawie źró- 
deł i sposobu pokrycia wydatków związanych z odbio- 
rem robót budowlanych i montażowych wykonanych do 
dnia 31 grudnia 1949 r. oraz sposobu przeprowadzenia 
rozrachunku za stwierdzone pnzy odbiorach tych robót 
usterki wykonania (Monitor Polski Nr A-13 z 1951 r. 
poz. 187). 

P. O. — P.K.P.G. z 31.XII.1950 r. w sprawie interpre- 
tacji przepisów ustawy z 19.IV.1950 r. o zabezpieczeniu 
socjalistycznej dyscypliny pracy (Biuletyn P.K.P.G. 
Nr 2, poz. 20). 


WYKAZ PRZEDMIOTOWO-ALFABETYCZNY 


(liczby oznaczają pozycje wykazu chronologicznego) 


Absolwenci szkół zawodowych 508 

Administracja — pomieszczenia w budynkach ZOR 518 - 
Administracyjno-biurowe budynki 473 

Akcja socjalna — plan na 1951 r. 657 


Akta nadzoru budowlanego 407 
Analfabetyzm 704 
Arbitrażowe komisje 695 


Bankowa kontrola techniczna 580 

Bamkowa kontrola inwestycji 464 

Belki stalowe — patrz „stal“ 
Bezpieczeństwo pracy 408, 584 
Bezprzetargowe udzelanie zamówień 484, 637 
Biblioteka techniczna publiczna 742 

Blacha cymkowa 745 


Biura Projektów Państwowych 541 

Biuro do Spraw Gospodarki Metalami Nieżelaznymi 724 

Biuro Odbudowy Stolicy 624 

Biuro Regionalne P.K.P.G. 443 

Biurowe budynki 473 

Budowlane materiały — patrz „Materiały” 

Budowlane przedsiębiorstwa państwowe — patrz „Państwo- 
we przedsiębiorstwa" 
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Budowlane przepisy ulgowe 696, 722 
Budowlanej Techniki Instytut 454 
Budownictwo pracownicze indywidualne 522 
Budownictwo wiejskie 477 


Budynki: 
administracyjno-biurowe 473 
kolejowe — patrz „kolejowe“ 


nadzór nad państwowymi — patrz „Państwowe budynki“ 
odległość od dróg 411 

pocztowo-telegraficzne — patrz „pocztowo-telegraficzne" 
państwowe 420, 427, 431 

wartość elementów 551, 552 

zdawanie budynków mieszkalnych 619 


Cegła — dziurawka i sylikatowa 479 
połówki 563 
wymiary — norma 445 
Cement — mowe rodzaje 465 
oszczędność stosowania 523, 547 
Cement portlandzki 559 
Ceny, katalog 525, 711, 739, 745, 758 
Centrale prywatnego przemysłu 616 
Centralne ogrzewanie 513, 546 
Centralne Zarządy 741 
Chronometrażyści 606 
Cieplni inżynierowie i technicy 686 


Dekarskie zaprawy 510 
Dokumentacja techniczna: 
centralne ogrzewanie 518, 546 
kontrola prac projektowych 629 
koszty — 1950 i 1951 r. 596 
koszty nakładowe C.B.P.A. i B. 402, 429 
oszczędne projektowanie 628, 723 
projekty typowe 743 
rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 415, 474 
rozwiązania budowlane i instalacyjne w budownictwie mie- 
szkaniowym 482 
sporządzamie 404 
sprawozdawczość 410 
statyczne obliczenia 463, 588 
stosowanie instrukcji 567, 615, 620 i 
stosowanie norm państwowych biur projektów w zakresie 
wodociągów, kanalizacji itd. 405 
spółdziałanie organów służby sanitarnej 684 
usprawnienie zatwierdzania 462 
zmiany projektów 572 
zlecanie 401, 453, 537, 634, 644, 589 
programy techniezno-budowlane 541 
Dostawy: 
ogólne warunki 613 
upoważnienia do odbioru 534, 566 
Dostawy, roboty i usługi 390, 394, 416, 419, 422, 446, 456, 467, 
480, 484, 511, 521, 615, 616, 637 
Dowożenie pracowników 602 
Dozór techniczny 668 
Drewno 417, 466, 540, 542, 550, 577, 598 
Drut 442 
Drogi publiczne — odległość budynków 411 
Dyrekcje budów 503 
Dyscyplina podatkowa 691 
Dyscyplina pracy 512, 532, 538, 536, 555, 556, 756 
Dziennik przebiegu praktyki budowianej 548 
Dziennik Ustaw R. P. 748 
Dziennik Wojewódzkiej Rady Narodowej 660 


Egzaminacyjne urlopy 526 

Elewacyjne roboty — wstrzymanie 663, 694 
Elektryczne suwnice 498 

Energetycy cieplni 686 


Finansowanie: 
inwestycji na 1951 rok 725 
inwestycji 464 
przedsiębiorstw 440, 538 


Gabinety projektowania 642 

Górny Śląsk — plan zagospodarowania przestrzennego okrę- 
gu przemysłowego 504 

Grunty — zagrzybienie — zapobieganie 540 
= — nośność 598 


Harmonogramy 414, 578 
Hotele robotnicze 653 


Impregnacja drewna 542 
Inspekcje pracy 652, 670 
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Inspektorzy nadzoru 631, 715, 731 


Instalacje podziemne — inwentaryzacja 585 
Instalacje radiofoniczne 586 
Instytuty: 


Bałtycki 390 
Budownictwa Mieszkaniowego 398 
Techniki Budowlanej 454, 648, 720 
Urbanistyki i Architektury 399, 647, 651, 742 : 
Inwestycje: 
kontrola 580 
koordynacja 701 
lokalizacja obiektów ogólna i szczegółowa 630 
finansowanie inwestycji w 1951 r. 725, 727 
przyspieszenie opracowania projektów 708 
przygotowamie planów 1951 r. 545 
rozliczenie z PI 1950 r. 698 
sprawozdawczość 458, 491 
stosowanie instrukcji P.K.P.G. nr 20 i 23 615 620 
uzupełnienie i urealnianie zleceń na 1951 r. 716 
zaświadczenie o lokalizacji 438 
kontrola finansowa 464 
'nżynierowie cieplni 686 


Jednolite organa władzy 558, 607, 659, 700 


Kapitalne remonty: 
finansowanie 460, 655 
komórki organizacyjne 675 
plany 432, 692 
Rasowe planowanie 485 
Kasowa działalność — normowanie 515 
Katalog morm i cen 525, 561 
Kaucje patrz „zabezpieczenia“ 
Kierowanie robotami budowlanymi — uzyskiwanie upraw- 
nień 457, 495, 690 
Kierownicy robót w przedsiębiorstwach państwowych 489, 
505, 728, 782 
Kluby techniki i racjonalizacji 699 
Kolejowe budynki: 
opiniowanie projektów pod względem architektonicznym 
i urbanistycznym 428 
kolejowe koszty 450, 574, 627 
Komisje: 
komisja do opracowania normatywów projektów 707 
komisjad o spraw gospodarki kamieniem 614 
komisjad o spraw racjonalizacji i koordynacji gospodarki 
sprzętem budowlanym 516 
komisja normatywów projektowania 656 
komisja standartów budowlanych 651 
komisja do spraw gospodarki kamieniem 614 
komisja do spraw racjonalizacji i koordynacji gospodarki 
wojew. rad narodowych 643 
powoływanie 403 
Wojewódzkie i Powiatowe Komisje Planowania Gospodar- 
czego 448, 595 
Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury 752 
Komunikacja — instrukcja o dostawach, robotach i usłu- 
gach 639 
opiniowanie budynków 428 
Komitety — powoływanie 403 
Kontrola bankowa techniczna 580 
Kontrola wzajemna robót budowlanych 426 
Konstrukcje: 
pręty żebrowane w konstrukcjach żelbetowych 535 
rozwiązania konstrukcyjne 415 
stalowe 449, 570 
stropy 409, 423, 618 
żelbetowe obliczenia i projektowania 535, 554, 689 
Kosztorysy: 
cenniki dla wyceny kosztorysów, 730 
koszty kolejowe, 574, 627 
nadawanie mocy obowiązującej 501 
przewóz materiałów 662 
rewizja cen 530 
sporządzanie 636 
zatwierdzanie 476 
zmiana cen 681 
zmiana kosztów ogólnych 493, 507, 597 
Koszty dokumentacji inwestycji 1950 i 1951 r. 596 
Koszty robót zimowych 468 
Kotły parowe 668, 685 
Krakowskie województwo — miejscowy plan zagospodaro- 
wania przestrzennego 677 
Kredyty antycypacyjne 655 
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Kredyty inwestycyjne: 
koszty stanowiące przedmiot finansowania 395 
Kruszywo 594 
Księgowi główni — urlopy 575, 621 
Księgowość 575 
Księgowość inwestycyjna 734 
Kubatura 582 


Lokale: 

uzyskiwanie 703 

zwolnienie przez urzędy 571 
Lokalizacja inwestycji 438, 630 


Malarskie roboty -— natryskiwanie 408 
Małe roboty budowlane 437 
Maszynista sprzętu budowlanego 654 
Maszyny — wzajemne przekazywanie 712 
Maszyny zagraniczne — zamówienia 421 
Maszyny zaopatrywanie 470 
Materiały budowlane: 
blacha cynkowa 745 
belki stalowe — patrz „stal“ 
cegła 445, 479 
cegła — połówki 563 
cement 465, 523 
drewno 417, 466, 540, 542, 550, 577, 593 
drut 442 
obniżka cen 739, 749, 758, 754 
odstępowanie 517 
płyty pilśniowe 617, 641 
podłogowe 481 
przewóz materiałów 622 
stal — patrz „stal“ 
tarcica 710 
terenowy przemysł 728, 729 
wełna żużlowa 475 
zaopatrzenie 447, 500, 669, 726, 739, 753, 754 
zaopatrzenie ma 1951 rok 721, 726 
zaprawy dekarskie 510 
żwir 499 
Miejscowe płany zagospodarowania przestrzennego: 
nakład pracy 713 
współdziałanie władz 396, 684 
Mieszkania — przydział w domach ZOR 519 
Mieszkaniowe budownictwo — oszczędność 482 
Miernicze prace 543 
Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli 741, 750, 751 
Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego 741, 750, 751 
Monitor Polski 748 
Motocykle — sprzedaż pracownikom 688 


Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy 496 
Nadzór policyjno-budowlany: 
budynki i budowmietwo 420, 427, 431 
wzory akt 407, 565 
Narady wytwórcze — udział projektantów 400 
Narodowe plany gospodarcze: À; 
przekazywanie i nabywanie nieruchomości — patrz „Nie- 
ruchomości“ 
Narzędzia — zaopatrywanie 679 
Natryskiwanie powierzchni przedmiotów 408 
Nieruchomości: 
nabywanie na cele inwestycyjne 4338, 650, 697 
normy szacunkowe 557, 697 
numeracja 461 
postępowanie odszkodowawcze przy wywłaszczaniu 406, 735 
przekazywanie na realizacje planów gospodarczych — patrz 
„Przekazywanie 
wywłaszczenie na cele inwestycyjne 735, 488, 490, 558 
zamienne przy nabywaniu na realizacje planów gospodar- 
czych 392 
zmiana dekretu z 26.IV.49 r. o przekazywaniu nierucho- 
mości 425 
Nieuspołecznione przedsiębiorstwa: 
oddawanie robót 456 
Normatywy projektowania — komisja 656, 707 
Normy budowlane — zaopatrywanie się 509 
Normy obowiązujące: 
cegła — wymiary 445 
stropy 423 
Normy pracy — patrz: „Katalog norm i cen“ 
Normy zalecone: 
stalowe — konstrukcje 449 
wzory akt administracyjnych 407 
Numeracja nieruchomości: 461 i 


Obrotowe środki 538 

Odbiór budynków 4.0.R. 576, 619 

Odbiór dostaw 534, 566 

Odbiór robót wykonanych przed rozpoczęciem Planu 6-letnie- 
go 623, 658, 755 

Odbiór robót 1 dostaw w dziale komunikacji 672 

Odpadki drewna 550, 577 

Ugłaszanie ustaw, rozporządzeń, zarządzeń itp. 748, 706 

Ogolne warunki dostaw 613 

Organa terenowe 553 

Ostateczne rachunki — patrz „Rachunki ostateczne” 

Uszczędność materiałów 466, 523, 544 

Uszczędność w budownictwie mieszkaniowym 482 

Oszczędność w projektowaniu 723 

Oszczędność w przedsiębiorstwach 469 


Paliwa w kotłowniach 668, 685 


Państwowe budymki i budownictwo — nadzór policyjno-budo- 
wlany 420, 427, 431 

Państwowe Biura Projektów — programy techniczno-budo- 
wlane 541 


Państwowe przedsiębiorstwa: 
centralne zarządy 741 
dyscyplina pracy 536 
działalność 666 
finansowanie 440, 625, 738 
kasowa działalność 515 
kierownicy robót 489, 505, 732 
oszczędność 469 
przekazywanie przedsiębiorstw 718 
przekazywanie urządzeń 497, 712 
przemysłu terenowego materiałów budowlanych 728, 729 
sprawozdawczość 486, 487, 564 
stwierdzenie odmowy przyjęcia zamówienia 616 
środki obrotowe 538 
tworzenie 666, 667, 741 
zakłady przemysłu materiałów budowlanych — przekazy- 
wanie 714 
zamknięcia rachunkowe za 1950 r. 682 
zaopatrywanie w sprzęt, maszyny 470 
zastępstwo sądowe 549, 612 
Plan zagospodarowania przestrzennego, regionalny okręgu 
przemysłowego Górnego Śląska 504 
Planowanie kasowe 485, 569 


Planowanie przestrzenne — patrz „Urbanistyczne prace“, 
„Plany zagospodarowania“, „Miejscowe plany“. 

Planowanie remontów 587 

Planowe zatrudnienia — patrz: „Szkoły zawodowe”. 

Plany Inwestycyjne — patrz: „Inwestycje. 

SE: Rozwoju i Przebudowy Gospodarczej — opracowanie 


Plany zagospodarowania przestrzennego miejscowe współ- 
działanie władz 396 
Płace 478 
Płyty pilśniowe 617, 641 
Pocztowo-telegraficzne budynki 
opiniowanie pod względem architektonicznym i urbani- 
stycznym 471 
Podatkowa dyscyplina 691 
Podokienniki „Lastrico” 573 
Podłogowe materiały tarte 481 
Podróże służbowe 633 
Polski Komitet Normalizacyjny 448 
Polskie Normy — 442 i patrz „Normy“, 
Pomoc sąsiedzka 477 
Poradnie matki i dziecka 737 
Postoje w budownictwie 528 
Pożarna straż, — czas pracy i wynagrodzenie 599 
Prezydia Powiatowych Rad Narodowych 607 
Praca — bezpieczeństwo 584, 740 
Praca — dyscyplina — patrz: „Dyscyplina pracy“. 
Praca — sądy 665 
Praca zespołowa 527, 529, 592 
Prace architektoniczne: 
wynagrodzenie 412, 452, 455, 494 
procentowe dodatki 430 
Prace praktykantów — wynagrodzenie 568 
Prace technicznych pracowników przy 2 lub 3 zmianach 600 
Prace urbanistyczne — wynagrodzenie 444, 
zlecanie 472, 506 
Prace instalacyjne, sanitarne i elektryczne 451 
Pracownicy: 
dowożenie 602 
podróże służbowe 633 


SIWZ 
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„ zeniesienia służbowe 638 
urlopy egzaminacyjne 526 
wypłaty 478 
zaopatrzenie w motocykle 688 
"racownicy umysłowi — umowy 601 
1 aca inspekcji 652, 670 
Praca zespołowa 527, 529 
Praktyka budowlana 548, 568 
Praktykanci 568 
 Prawodawcze projekty 706 
Prefabrykaty 640 
Premiowanie wykonawstwa 514 
Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych 558, 607, 659 
Programy techniczno-budowlane 541 
Projektanci — udział w naradach wytwórczych 400 
Projektowanie — patrz „Dokumentacja techniczna”. 
Projekty architektoniczne i inżynieryjno-budowlane 
procentowe dodatki 430 
Projekty budynków biurowo-administracyjnych 473 
Projekty budynków kolejowych 
opimiowanie pod względem architektonicznym i urbanis- 
tycznym 428 
""mjekty o wybitnej wartości plastycznej 591 
« ojekty typowe 743 
Projekty zmiany 572 
Prokuratoria Generalna R. P. 
zastępstwo przedsiębiorstw 549, 612 
Przedsiębiorstwa Budowlane 
zrównane z państwowymi 397, 416, 446 
Przedsiębiorstwa budowłane spółdzielcze 
patrz „Spółdzielcze przedsiębiorstwa budowlane*. 
Przedsiębiorstwa nieuspołecznione 
patrz „„Nieuspołecznione przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa państwowe — patrz „Państwowe przedsię-* 
biorstwa”. 
-«zedszEola — typowy program 736 
Przejściowe rachunki — patrz „Rachunki przejściowe”. 
Przekazywanie nieruchomości: 
zmiana dekretu z dnia 26.IV.49 r. 425 
wzywanie właścicieli do przekazania 434 
przekazywanie na realizację planów gospodarczych 391. 
619 . 
Przeniesienia pracowników 638 
Przekazywanie zakładów 714 
Przetargi: 
Komisje przetargowe 419 
w działe komunikacji 674 5 
Przewóz pracowników 602 
Przewozowe opłaty 627 
Publiczna Biblioteka Techniczna 742 


Rachunki cstateczne 581, 672 
Rachunki. 

ostateczne — regulowanie należności 439, 705 

przejściowe 389, 705 

pokrywanie 398, 635 

sprawnienie spółdzielni do składania 418 
Radiowe komunikaty dla potrzeb gospodarczych 709 
Remonty kapitalne — patrz „Kapitalne remonty*. 
'oboty budowlane: 

dyscyplina pracy — patrz „Dyscyplina pracy”. 

elewacyjne 663, 694 

hotele robotnicze 658 

kontrola wzajemna 426 

kosztorysy robót wykonanych do 31.XII.1949 r. 711 

koszty ogólne 493, 597 

małe 437 

narady wytwórcze 400 

normy prac remontowo-montażowych 664 


obowiązki inspektorów wydziałów budownictwa i inspek- 


torów nadzoru 715 

odbiór robót wylonanych do 31.XII1.1949 r. 623, 755 
postoje 528 

praca zespołowa 527, 529, 592 

bezpieczeństwo pracy 740 

preniowanie wykonawstwa 514 

przekazywanie robót w toku 497 

spawalnictwo 604 

stosowanie prefabrykatów 640 


: » 7 . . . 2 U | 
usprawnienie robót instalacyjnych i wykończeniowych 483 


wypadki 565, 740 

zaległe należności 605 ` 

zamiejscowi robotnicy 662 

zimowe 468, 676,720, 

zlecenia — patrz „zamówienia“, „umowy“. 


Roboty stolarskie, warsztatowe 

normy pracy 626 
Rozbiórka budynków państwowych 719 
Rozgraniczenie nieruchomości państwowych 632 
Rozrachunki: 

na roboty w dziale komunikacji 672 

z planu inwestycyjnego 1950 r. 698 


Samochody osobowe 683 

Sanitarna służba 684 

Sądownictwo pracy 665 

Sąsiedzka pomoc przy odbudowie wsi 477 

Socjalna akcja 657 

Spawalnietwo — upowszechnione 604 

Społeczna inspekcja pracy 652, 670 

Społeczne osiedla i domy pracownicze 649 

Spółdzielcze przedsiębiorstwa budowlane 521 
inspektoraty spółdzielni budowlanych 435 
pokrywanie rachunków przejściowych 685 
skreślenie z wykazu 492, 560, 583 > 
udzielanie zamówień na równi z przedsiębiorstwami pan- 

stwowymi 416, 446, 521, 560, 583, 746 

uprawnienie do składania rachunków uproszczonych 418 
zmiana okólników o udzielaniu zamówień 459 
zwolnienie od zabezpieczenia umów 671 

Spółdzielnie pracy — udzielanie zamówień 416, 446 

Sprawozdawczość inwestycyjna 458, 491 

Sprawozdawczość przedsiębiorstw 486, 487, 564 

Sprzęt — gospodarka 539 


Sprzęt: b 
Komisje Racjonalizacji i Koordynacji 516 
maszynista 654 
zaopatrzenia na r. 1951 562 

Sprzęt zagraniczny — zamówienia 421 

Standartów Budowlanych Zakład 647, 651 

Standarty 448 

Stal — belki — oszczędne stosowanie 544, 590, 618 
belki dwuteowe 502 
konstrukcja 449, 570, 
oszczędzanie 678 
stał OW 50 — obowiązek stosowania 442 
zaopatrzenie i rozdzielnictwo w 1951 r. 687, 693 

Statyczne obliczenia 463, 588 

Stolarskie roboty 626 

Stolarskie roboty wykonane w 1949 r. rozliczenie 531 

Statyka budowlana 436 

Straż pożarna — czas pracy i wynagrodzenie 599 

Stropy ceramiczne — żelbetowe — norma 409, 423 

Stropy na belkach stalowych 618 

Stropy płaskie z elementów ceramicznych — norma 423 

Stropy żelbetowe i gęstożebrowe —- norma 423 

Stropy gęstożebrowe — stosowanie wielocegłowych pustaków 


ceramicznych 409 
Stwierdzanie przyjęcia 
uspołecznione 616 

Suwnice elektryczne — obsługa 498 

Szkło do izolacji 579 

Szkło okienne 441 

Szkolenie zawodowe — ośrodki 524 

Szkoły zawodowe — planowe zatrudnienie 508 


zamówienia przez przedsiębiorstwa 


Tarcica 710 
Techniecy cieplni 686 
Technicy mormowania pracy 606, 646 
Techniczni pracownicy przy 2 lub 3 zmianach 600 
Techniczne urządzenia — wzajemne przekazywanie 712 
Techniczny dozór 668 
Transport pracowników 602 
Transportowe środki — wzajemne przekazywanie 712 
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w przedsiębiorstwach 413 
Ulgowe przepisy budowlane 696, 722 
Umowy — obowiązek zawierania 702 
Umowy na roboty budowlane: 
zabezpieczenie 480, 511 
zawieranie 620, 680 y 
zwolnienie przedsiębiorstw spółdzielczych od obowiązku 
składania zabezpieczeń 671 
Umysłowi pracownicy — umowy 601 
Urbanistyczne prace: 
zlecone — Centralnego Biura Projektów Architektonicz- 
nych i Budowlanych 444, 677 
zlecanie 472, 506 
Urłopy: 
głównych księgowych 621 
egzaminacyjne 526 
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Urząd Dozoru Technicznego 668. 


Warszawska Naczelna Rada Odbudowy 496 

Wieś — pomoc sąsiedzka przy odbudowie 477 

Wadia 480, 511, 673 

Władze — jednolite organa 558, 607, 659, 700 

We'na żużlowa 475 

Wojewódzkie Rady Narodowe — patrz „Władze“. 

Wydziały Budownictwa w Prezydiach Rad Narodowych 608, 
"609, 611, 700 

Wykonawstwo robót budowlanych —- patrz „roboty budowla- 
ne“. 


Wynagrodzenie za pracę — patrz „prace“, 
Wypadki na budowie 565 
Wywłaszczenie nieruchomości — patrz „nieruchomości“, 


Wzory akt sporządzanych przez władze budowlane 407 


Zabezpieczanie umów: 
zabezpieczanie umów i zaliczek 480, 511, 673 
zwolnienie przedsiębiorstw spółdzielczych od obowiązku 
zabezpieczenia 671 
Zagrzybienie — zapobieganie 540 
Zakład Osiedli Robotniczych 518, 519 
Zakład Standartów Budowlanych 647, 651 
Zakłady utylizacyjne 747 
Zaliczki — zabezpieczenie — patrz „zabezpieczenie, 
Zamknięcia rachunkowe za 1950 r. 682 
Zamówienia na roboty budowlane: 
centralom prywatnego przemysłu 616 
podwykonawcom 520 
przedsiębiorstwom nieuspołecznionym 456 
spółdzielniom — patrz „spółdzielcze przedsiębiorstwa“. 
stwierdzenie odmowy przyjęcia 616 
udzielanie zamówień — bezprzetargowe 637 


udzielanie zamówień na r. 1951 608 


udzielanie zamówień spółdzielniom 416, 418, 435, 446, 459 


udzielanie zamówień w trybie bezprzetargowym 484 
zagraniczne 421 
zdawanie budynków mieszkalnych 619 
zawieranie umów — patrz „umowy*. 
Zaprawy dekarskie 510 
Zastępstwo sądowe przedsiębiorstw 549, 612 
Zawodowe szkolenie — patrz „szkolenie“. 
Zbiorniki pod ciśnieniem — dozór 668 
Zespołowa praca 527, 529, 592 
Zespoły robocze — powoływanie 408 
Zimowe roboty 468, 676, 720, 744 


Żelbetonowe konstrukcje 585, 544, 689 
Zlecenia 746 
Żwir — gospodarka 499. 


43. 
OBWIESZCZENIE 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


o sprostowaniu omyłki w druku w Dzienniku Urzędowym. 


W Nr 1 Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownietwa 
Miast i Osiedli z dn. 10 kwietnia 1951 r. poz. 4 „Tymczaso- 
wy Statut organizacyjny Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli“ w $ 1 B pominięto: „CENTRALNY ZARZĄD ZA. 
OPATRZENIA BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO* co niniej- 
szym prostuje isię. 


p. o. Dyrektor Gabinetu Stefan Mizera 


Redakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli, Warszawa, AF. Stalina 26. 


Warunki prenumeraty Dz, Urz. Min. Bud.: prenumerata roczna — 
T8 zł. lub półroczna — 10 zł. 50 gr. Cena pojedyńczych egzemplarzy 
wskazana na każdym egzemplarzu dziennika, Wszelkie należności 
za Dziennik Urzędowy należy wpłacać na konto czekowe P.K.O. 
w Warszawie Nr I — 1683/431 — ,„Ministerstwo Budownictwa Miast 

i Osiedli — Administracja Dziennika Urzędowego“, 


Cena 3 zł. 


Drukarnia Akcydensowa, W-wa, Tamka 3. 4.000 
Zam. 1368. 11.V—2.VI—51, 2-B.31647. 


ODBIORCA: Opłata pocztowa ułszczona ryczałtem. 


